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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΝΟΜΟΙ 

1309. Κύρωση τής Συμφωνίας μεταξύ τών: Κυβερνήσεων 
τής Ελληνικής Δημοκρβτί'αις και τής Λαϊκής Σσσι®- 
λιΐιστϊΐκής Δημοκρατίας τής Αλβανίας για την κατα¬ 
σκευή καί τή θέση σέ λειτοοργίΐα γραμμής μεταφοράς 
ηλεκτρικής ί^ιέργβκας υψηλής τάσης γιά τή δίΟΗτννδβ.- 
ση των ήλεκτροενεργειακών συστημάτων τουΐς πού ίκτο- 
1 γρώφηκέ ατά Τίρανα, στις 12 Δεκεμβρίου 1981. ... 1 

131ϋ.;Κύρωση συμφωνίας για τή συν'έργασία σε μιά πρότυ¬ 
πη εφαρμογή για ορθολογική χρήση ενέργειας καί χρη¬ 
σιμοποίηση ηλιακής ενέργειας σέ οικισμό του ’Οργανι- 
σν.οϋ Εργατικής Κατοικίας (Πρόγραμμα Ηλιακού 
Χωριού).2 


ΝΟΜΟΙ 

-- (ΐ) 
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Κύροτηη τής Συμφωνίας μεταξύ των Κνβερνήσεο»· τής 
Ελληνικής Δημοκρατίας και τής Λαϊκής Σοοιαλιοτι- 
κής Δημοκρατίας τής Αλβανίας για την κατασκευή και 
τή ΰέση σε λειτουργία γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας νχμηλής τάοης για τή διασύνδεση των ήλεκτρο- 
ενεργειακών συστημάτων τους ποί: υπογράφηκε οτά Τί¬ 
ρανα στις 12 Δεκεμβρίου 1081. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Κυροΰμεν καί έκδίδομεν τον κατωτέρω υπό τής. Βουλής ψη- 
φισθέντα νόμον. 

Άρθρο πρώτο. 

Κυρώνεται και έ'χει την ισχύ πού ορίζει το άρθρο ~8 παρ. 
.1 τού Συντάγματος ή Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων 
τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Λαϊκής Σοσιαλιστι¬ 
κής Δημοκρατίας τής Αλβανίας για τήν κατασκευή και τή 
θέση σέ λειτουργία γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
υψηλής · τάσης για τή διασύνδεση· των ήλείκτροενεργειακών 
συστημάτων τους πού υπογράφηκε, στα Τίρανα στις 12* Δε¬ 
κεμβρίου 1981 τής οποίας το κείμενο σέ πρωτότυπο στην Ελ¬ 
ληνική γλώσσα εχει ώς έξης: 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

Μεταξύ τής Κυβέρνησης τής Ελληνικής Δημοκρατίας και 
τής Κυβέρνησης τής Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας 
τής Αλβανίας για τήν κατασκευή καί τή θέση σέ λει¬ 


τουργία γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ένέργειας υψηλής 

τάσης για τή διασύνδεση των ήλεκτροενεργειακών συστη¬ 
μάτων τους. 

Ή ,Κυβέρν.ηση τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί ή Κυ¬ 
βέρνηση τής Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Αλ¬ 
βανίας, έιμπνεόμενες άπό τήν επιθυμία ενίσχυσης τών οχέσεων 
καλής γειτονίας μέ βάση τήν ισότητα καί το αμοιβαίο συμφέ¬ 
ρον, συμφώνησαν τά ακόλουθα: 

Άρθρο 1. 

Μέ σκοπό τή δημιουργία τών απαραίτητων τεχνικών προϋ¬ 
ποθέσεων για τήν αύξηση τών δυνατοτήτων συναλλαγής στον 
τομέα τής ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ τών δύο,χωρών, τά 
δύο Μέρη συμφώνησαν νά κατασκευάσουν νέα ηλεκτρική γραμ¬ 
μή υψηλής τάσης ή όποια θά διασυνδέσει σέ σημείο τής με¬ 
θοριακής ζώνης τών δύο χωρών στην κατεύθυνση Καστοριάς 
—Κορυτσάς τά ήλεκτρομνεργειακά τους σύστημαιτα μέ σκο¬ 
πό τήν παράλληλη καί σύγχρονη, λειτουργία τους. 

Κάθε ενα άπό τά δύο Μέρη αναλαμβάνει τήν υποχρέωση 
νά κατασκευάσει μέ τά αρμόδια έξουσιοδοτημένα όργανά του 
κα{ μέ δικά του μέσα καί δαπάνες, τό τμήμα τής ηλεκτρι¬ 
κής γραμμής πού βρίσκεται στην επικράτεια. του μέχρι τό 
σημείο· τής προαναφερόμενης μεθοριακής ζώνης καί σέ πε- 
οίοδο 1 30 μηνών άπό τήν υπογραφή τής παρούσας Συμφωνίας. 

Άρθρο 2. 

Η ήλεκτρική γραμμή πού θά κατασκευαστεί σύμφωνα μέ 
τήν παρούσα Συμφωνία μπορεί νά χρησιμοποιηθεί ανάλογα μέ 
τις ανάγκες τού κάθε Μέρους, γιά: 

Τήν αγοραπωλησία, ηλεκτρικής ενέργειας αλβανικής έξα- 
ίωγής. > , ! . 

Την ανταλλαγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Τήν αμοιβαία τεχνική βοήθεια σέ περίπτωσηι βλάβης. 

Τή διακίνηση ήλεκτρικής ένέργειας στρός τρίτες χώρες. 

Άρθρο 3. 

Τήν υλοποίηση τής Συμφωνίας αύτής τά δύο Μέρη ανα¬ 
θέτουν αντίστοιχα στη Δημόσια ’Βπιχείρη(ση Ηλεκτρισμού 
τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί στήν Επιχείρηση Εξω¬ 
τερικού Εμπορίου τής Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας 
τής Αλβανίας «ΜΙΝΕΚΑΚΕΚδΡΟΚΤ». 

Σ’ έφαρμογή τής Συμφωνίας αυτής οί προαναφερομενες 
εξουσιοδοτημένες έπιχειρήσεις υποχρεώνονται νά συνάψουν 
συμβόλαιο κατασκευής τής γραμμής, καθορίζοντας τούς 
όρους καί τίς τεχνικές λεπτομέρειες πού αφορούν τό σχεδια- 
σμό, τήν κατασκευή καί τήν εκμετάλλευση τής ηλεκτρικής 
γραμμής. 
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"Αρβρο 4. 

Κά$« ένα άπό τά δύο Μέρη αναλαμβάνει νά επιλύσει μέ 
τις δικές του Υπηρεσίες, τά προβλήματα διοικητικού χαρα¬ 
κτήρα, πού μπορεί νά προκόψουν κατά τήν εκτέλεση τής Συμ¬ 
φωνίας αυτή; στην περιοχή τής έπίκράτειάς του καί νά εξα¬ 
σφαλίσει τις σχετικές διευκολύνσεις χιά τή διακίνηίση των ει¬ 
δικών των δύο Μερών στή μεθοριακή ζώνη κατά τή διάρκεια 
τών εργασιών τοποθέτησης τών τερματικών πυλώνων καί 
διασύνδεσης τής γραμμής. 

Άρ-δρο 5. 

Ή Συμφωνία αύτή αρχίζει νά ισχύει προσωρινά άπό την 
υπογραφή της καί οριστικά ώπ'ο την ημερομηνία ανταλλαγής 
τών ρηματικών διακαινώσεων γιά τήν κύρωσή της σύμφωνα 
μέ τή νομοθεσία πού ισχύει στίς δύο χώρες. 

"Εγινε καί υπογράφτηκε στά Τίρανα στίς 12 Δεκεμβρίου 
1981 σέ δύο πρωτότυπα στην έλληνική καί αλβανική γλώσ¬ 
σα. Τά δύο κείμενα έχουν τήν ίδια ισχύ. 

Γιά τήν Κυβέρνηση 

τής Ελληνικής Δημοκρατίας 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ 
Υπουργός Εμπορίου 

Γιά τήν Κυβέρνηση 

τής Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Αλβανίας 
ΝΕΝΦΙΝ ΧΟΤΖΑ 
Υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου 

"Αρ·8ρο δεύτερο. 

Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχίζει άπό τή δημοσίευσή του 
στήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως. 

Πιαραιγγέλλομιεν νά δημοσιειυΦή στην Εφημερίδα τής Κυ- 
δερνήμειως τό κείμενον του παιρύντος και νά εκτελεστή ώς νό¬ 
μος τού Κράτους. 

Ά3ήναι, 21 Δεκεμβρίου 1982 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΠΝΣΤΑΝΤΒΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΙΩΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΛΗΜΗΤΡ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ 

Θεωρήθηκε και τέθηκε ή Μεγάλη Σφραγίδα τον Κράτους. 

Άτύήναι, 23 Δεκεμβρίου 1982 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ . ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ 


( 2 ) 
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Κύρωοη συμφωνίας γιά τη συνεργασία σε μια πρότυπη 
εφαρμογή γιά ορθολογική χρήση ενέργειας και χρησι¬ 
μοποίηση ηλιακής ενέργειας σέ οικισμό τοϋ "Οργανισμού 
’Εργατικής Κατοικίας (Πρόγραμμα Ηλιακόν Χωριού). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Κυροΰμεν και έκδίδομεν τον κατωτέρω ύπό τής Βουλής ψη- 
φισύέντα νόμον. 

"Αρθρο πρώτο. 

Κυρώνεται καί έχει τήν ισχύ πού ορίζει τό άρθρο 28 
παρ. 1 τοϋ Συντάγματος ή συμφωνία μεταξύ τών Υπουργών 
Συντονισμού καί Εργασίας τής Ελληνικής Δημοκρατίας 
και τοϋ Ομοσπονδιακού 'Υπουργοϋ γιά τήν έρευνα καί τήν 
τεχνολογία τής Όμοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας 
γιά τή συνεργασία σέ μια πρότυπη έφαρμογή γιά ορθολογική 


χρήση ενέργειας σέ οικισμό τοϋ Όργανισμοϋ Εργατικής 
Κατοικίας (11 ρόγραμμα ' Η λιακού Χωρίοϋ) πού υπογράφτηκε 
στήν Αθήνα στίς 31 Ιουλίου 1981 καί τής όποιας τό πρω¬ 
τότυπο κείμενο στήν ελληνική καί αγγλική γλώσσα έχει 
ώς εξής : 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

Μεταξύ τοϋ 'Υπουργοϋ Συντονισμοΰ καί τοϋ 'Υπουργοϋ 
Εργασίας τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τοϋ 'Ομοσπον- 
διακοΰ 'Υπουργοϋ γιά τήν "Ερευνα καί τήν Τεχνολογία τής 
Όμοσποσδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας πού παρακάτω 
θά άναφέρονται ώς τά. Συμβαλλόμενα Μέρη γιά συνεργασία 
σέ μια πρότυπη έφαρμογή γιά ορθολογική χρήση ενέργειας 
καί χρησιμοποίηση ήλιακής ενέργειας σ’ έναν οικισμό τοϋ 
'Ελληνικού Όργανισμοϋ Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.). 

(Πρόγραμμα 'Ηλιακοΰ Χωριοΰ) 

Τά Συμβαλλόμενα μέρη 

"Εχοντας ύπόψη 

τή Συμφωνία άπό 30 Νοεμβρίου 1978 γιά Επιστημο¬ 
νική καί Τεχνολογική Συνεργασία μεταξύ τοϋ 'Υπουργοϋ 
Συντονισμοΰ τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τοϋ 'Ομοσπον- 
διακοΰ 'Υπουργοϋ γιά τήν Έρευνα καί την Τεχνολογία τής 
'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας, 

τις κοινές δραστηριότητες πού έχουν πραγματοποιηθεί 
μέχρι σήμερα για τήν προκαταρκτική φάση τοϋ Προγράμ¬ 
ματος 'Ηλιακοΰ Χωριοΰ στίς όποιες συμ,περιλαμβάνονται καί 
οί διαβουλεύσεις τής Εκτελεστικής Επιτροπής πού συγκρο¬ 
τήθηκε γι’ αύτό τό σκοπό, 

τήν υπόδειξη τής Εκτελεστικής Επιτροπής νά έφαρμο- 
σθεϊ τό Πρόγραμμα 'Ηλιακοΰ Χωριοΰ σύμφωνα μέ τις 
κατευθυντήριες γραμμές πού διαμορφώθηκαν στίς συσκέ¬ 
ψεις της μέχρι τις 11 -12 Σεπτεμβρίου 1980 - 

Επιθυμώντας νά συντελέσουν στή διεθνή προσπάθεια 
γιά πιο ορθολογική χρήση ενέργειας μέ αυξημένη έφαρμογή 
τής ήλιακής τεχνολογίας· 

Αναγνωρίζοντας ότι ή πρότυπη έφαρμογή ήλιακής τεχ¬ 
νολογίας σ’ ένα χαμηλού κόστους οικιστικό πρόγραμμα μεγά¬ 
λης κλίμακας θά ένθαρρύνει τήν έφαρμογή τών ήλιακών 
συστημάτων πού θά χρησιμοποιηθοΰν σ’ αύτό τό πρόγραμμα 
η άλλων συστημάτων σ’ αυτόν τον κλάδο καί τήν περαιτέρο) 
άνάπτυξή τους καί στίς δύο χώρες - 

Συμφώνησαν τά άκόλουθα : 

"Αρθρο 1. 

1. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη άναλαμβάνουν τήν υποχρέωση 
νά έφαρμόσουν τό Πρόγραμμα 'Ηλιακοΰ Χωριοΰ καί γιά 
τό σκοπό αύτό νά έκτελέσουν τις άκόλουθες φάσεις τοϋ 
προγράμματος σύμφωνα μέ τό Τεχνικό Παράρτημα τής 
Συμφωνίας αύτής : 

α) τήν κατασκευή ενός οικισμού γιά "Ελληνες έργαζομέ- 
νους μέ έντατική χρήση διάφορων ένεργητικών καί παθητικοίν 
ηλιακών καί άλλων προηγμένων συστημάτων ένεργείας, 
παίρνοντας τά άναγκαΐα μέτρα πού θά έξασφαλίσουν τήν 
ποιότητα τής κοινωνικής ζωής καί περιβάλλοντος μέσα στήν 
κοινότητα μαζί με την άποδοχή καί χρήση τών έφαρμοσμένων 
συστημάτων άπό τούς κατοίκους - 

_β) τ ή ν μέτρηση καί άξιολόγηση τών τεχνικών οικονομι¬ 
κών καί κοινουνικών παραμέτρων μέσα στον οικισμό αυ¬ 
τόν. 

2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δηλώνουν ότι ένδιαφέρονται 
νά συνεργασθοϋν σέ μεταγενέστερες ενέργειες μέ σκοπό τήν 
εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του προγράμματος γιά 
οφελος καί τών δύο χωρών. 

3. Τό'Ηλιακό Χωριό θά κτισθεΐ κοντά στήν Αθήνα, στήν 
Λυκοβρυση Αττικής, Ελλάδα, σ’ ένα χώρο όπου ό Όργα- 
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νισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) είχε προγραμματίσει 
ένα οικιστικό πρόγραμμα συμβατικού τύπου. 


"Αρθρο 2. 

1. 'Υπεύθυνη για την επίβλεψη τοΰ Προγράμματος 
' Ηλιακού Χωριού καί για τη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων 
σύμφωνα μέ την παρούσα Συμφωνία είναι ή Εκτελεστική 
Επιτροπή. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος βρίζει τρία μέλη 
τής Εκτελεστικής Επιτροπής. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος 
έχει μία ψήφο καί οΐ αποφάσεις λαμβάνονται μέ όμοφο)- 
νία. 

2. Εΐδικώτερα,ή Εκτελεστική Επιτροπή έχει τις ακό¬ 
λουθες αρμοδιότητες : 

α) Διορίζει τήν Διοίκηση καΓ Διαχείριση τοΰ Προγράμ¬ 
ματος για κάθε μία από τις φάσεις καί καθορίζει τή λεπτομερή 
δομή καί άρμοδιότητές της σύμφωνα μέ τό "Αρθρο 3. 
Έξυπακούεται ότι ή Διοίκηση καί Διαχείριση τοΰ Προγράμ¬ 
ματος για τήν κατασκευή τοΰ "Ηλιακού Χωριού θά άνα- 
τεθεΐ υστέρα άπό έγκριση τής Εκτελεστικής Επιτροπής σέ 
κατάλληλο νομικό πρόσωπο κατά τον ελληνικό νόμο, τό 
όποιο θά είναι επίσης υπεύθυνο γιά τή μελλοντική λειτουρ¬ 
γία τού οικισμού. 


β) Εγκρίνει τή Μελέτη Εφαρμογής καί όποιεσδήποτε 
αναγκαίες τροποποιήσεις της γιά τήν κατασκευή τοΰ 'Ηλια-, 
κοΰ Χωριού, πού βασίζεται στο γενικό τοπογραφικό σχέδιο 
τού Χωριού, τήν ενεργειακή καί λεπτομερή λύση αρχιτεκτονι¬ 
κού σχεδιασμοΰ καί τήν κατανομή των κατοικιών άπό τήν 
ενεργειακή άποψη πού άποφασίστηκαν κατά τήν εκπόνηση 
τής προμελέτης καί έκτίθεται στο Τεχνικό Παράρτημα. 


γ) Εγκρίνει τό Πρόγραμμα Εργασιών, καί όποιεσδή- 
ποτε αναγκαίες τροποποιήσεις γιά τή φάση μετρήσεως καί 
άξιολογήσεως τοΰ προγράμματος. 

δ) Εγκρίνει τήν επιλογή τών άναδόχουν στούς οποίους θά 


άνατεθε' 


ι ή κατασκευή του 


' Ηλι 


Χωρ 


Έξυπακούεται 


ότι εκτός άπό τον γενικό άνάδοχο ή σύμβαση μέ τον όποιο θά 


συναφθεΐ σύμφωνα μέ τήν παράγραφο 3 τού "Αρθρου 3 
παρακάτο), θά άνατεθοΰν επίσης : 


σκέψεις της θεωρούνται δαπάνες τοΰ έργου καί καλύπτονται 
άπό τό Συμβαλλόμενο Μέρος πού φιλοξενεί. 

7. Τά Μέλη τής Έκτε?^εστικής Επιτροπής θά όρισθοΰν 
κατά τήν υπογραφή τής παρούσας Συμφωνίας. 

"Αρθρο 3. 

1. Ή Διοίκηση καί Διαχείριση τοΰ Προγράμματος είναι 
υπεύθυνη προς τήν Εκτελεστική Επιτροπή γιά τήν ορθή 
έκτέλεση τοΰ . Προγράμματος "Ηλιακού Χωριού, μέ τήν 
έξαίρεση τής αρμοδιότητας πού άνήκει στον Ο.Ε.Κ. σύμφωνα 
μέ τήν παράγραφο 3 παρακάτω. 

2. Εΐδικώτερα ή Διοίκηση καί Διαχείριση τοΰ Προγράμ¬ 
ματος : 

α) Προβαίνει στήν έκδοση τών τυχόν άδειών πού άπαι- 
τοΰνται, υποβάλλοντας τις άναγκαΐες αιτήσεις στις αρμόδιες 
άρχές ύστερα άπό έγκριση τής Εκτελεστικής Επιτρο¬ 
πής. 

β) Συνάπτει τις κύριες καί τις τυχόν πρόσθετες συμβά¬ 
σεις, πού άναφέρονται στήν παράγραφο 2δ τοΰ άρθρου 2 
ύστερα άπό έγκριση τής Εκτελεστικής Επιτροπής. 

γ) Αξιολογεί τά άποτελέσματα τών δημοπρασιών γιά 
υπεργολαβίες καί προτείνει τούς ύπεργολάβους στήν Εκ¬ 
τελεστική Επιτροπή έκτος αν έχει όρισθεϊ διαφορετικά στις 
οδηγίες, πού έχει έκδόσει ή Εκτελεστική Επιτροπή. 

δ) Επιβλέπει τήν έκτέλεση τοΰ Προγράμματος άπό τούς 
έργολάβους. 

ε) "Ετοιμάζει τά Οικονομικά προγράμματα καί τούς Ετή¬ 
σιους Προϋπολογισμούς καί υποβάλλει τά σχέδια στήν 
Εκτελεστική ’ Επιτροπή. 

στ) "Υποβάλλει στήν Εκτελεστική Επιτροπή Εκθέσεις 
Προόδου κάθε έξι μήνες καί Συγκεντρωτικές Τελικές 
Εκθέσεις μέσα σέ τέσσερεις μήνες άπό τή συμπλήρωση κάθε 
φαίτεως τοΰ Προγράμματος. · . 

ζ) Συνάπτει τις κατάλληλες Συμβάσεις Άσσχλίσεως, 
ανάλογα μέ τις ανάγκες. 

η) Εξασφαλίζει τις κατάλληλες έγγυήσεις άπό τούς 
έργολάβους σύμφωνα μέ τήν παράγραφο 3 τοΰ ’Άοθρου 

7. ' 


—Μία κύρια σύμβαση μέ "Έλληνα άνάδοχο γιά το 
σχεδιασμό τών κτιρίων καί τών συμβατικών ενεργητικών 
συστημάτων όπου έννοεΐται ότι στο σχεδιασμό περιλαμβά¬ 
νονται ή σχεδίαση, οί λεπτομέρειες, ή προμήθεια, ή έπίβλεψη' 
τών κατασκευαστικών έργασιών - καί' ή παράδοση σέ καλή* 
λειτουργία τών συστημάτων, ·. · 

—"Αλλη μιά κύρια σύμβαση μέ Γερμανό άνάδοχο γιά 
τό σχεδιασμό καί τήν κατασκευή τών μή συμβατικών 
ενεργητικών συστημάτων, 

—Πρόσθετες τυχόν συμβάσεις γιά την κατασκευή τών 
κτιρίιον καί τήν κατασκευή τών συστημάτων, 

καί ότι οί δύο κύριοι άνάδοχοι θά έπεξεργασθοΰν καί θά 
υποβάλουν στήν Εκτελεστική Επιτροπή γιά έγκριση σύμ¬ 
βαση συνεργασίας. 

ε) Εγκρίνει τό Οικονομικό Πρόγραμμα. 

στ) Εγκρίνει τούς Ετήσιους Προϋπολογισμούς. 

ζ) Εγκρίνει τις εκθέσεις τών ελεγκτών. 

3. Ή Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί νά έκδόσει οδηγίες 
προς τή Διοίκηση καί Διαχείριση τού Προγράμματος γιά 
νά έξασφαλίσει τή σωστή έκτέλεση τού Προγράμματος καί 
τις κατάλληλες εγγυήσεις καλής έκτελέσεως άπό έργολάβους 
καί προμηθευτές. 

4. Ή Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται οποτεδήποτε 
εΐναι άναγκαΐο έναλλάξ στήν "Ομοσπονδιακή Δημοκρατία 
τής Γερμανίας καί στήν "Ελληνική Δημοκρατία καί προεδρεύε¬ 
ται άπό μέλος πού ορίζεται άπό τό Συμβαλλόμενο Μέρος· πού 
φιλοξενεί τήν Επιτροπή. 

5. "Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί νά βοηθηθεϊ στο 
έργο της άπό τεχνικούς συμβούλους πού ορίζονται άπό τήν 
Επιτροπή. 

6. "Εξοδα ταξιδιού, διαμονή καί διατροφή τών 
τής Εκτελεστικής Επιτροπής γιά νά παραστυΰν 


3. "Ο Ο.Ε.Κ είναι υπεύθυνος γιά τή σύναψη σύμφωνα μέ 
τις σχετικές -Ελληνικές διατάξεις τής γενικής έργολαβίας 
γιά το συμβατικό μέρος τού προγράμματος "Ηλιακού Χωριού 
καί γιά όποιαδηποτε άλλα τμήματα τοΰ Προγράμματος άνα¬ 
τεθοΰν στον Ο.Ε.Κ άπό τήν Εκτελεστική Επιτροπή ύστερα 
άπό συμφωνία τής Επιτροπής αυτής προς τούς όρους τής 
διακηρύξεως - ό Ο.Ε.Κ. υποδεικνύει προς τον γενικό εργολάβο 
ότι ή Διοίκηση καί Διαχείριση τοΰ Προγράμματος θάείναι 
υπεύθυνη, γιά λογαριασμό τοΰ ΟΕΚ, γιά τήν έπίβλεψη τών 
έργασιών κατασκευής πού θά έκτελεσθοΰν σύμφωνα μέ τήν 
Γενική Σύμβαση Έργολαβίας. 

4. "Η Διοίκηση καί Διαχείριση τοΰ Προγράμματος καί ό 
Ο.Ε.Κ., κατά τήν έκτέλεση τών άντίστοιχων καθηκόντων 
τους, θά συνεργασθοΰν καί θά βοηθήσουν ή μιά τον άλλο γιά 
νά εξασφαλίσουν βέλτιστη πρόοδο τοΰ Προγράμματος καί 
ορθό συντονισμό τών εργασιών πού θά έκτελεσθοΰν σύμφωνα 
μέ τις έργολαβίες πού θά άναθέσουν ή Διοίκηση καί Διαχείριση 
τοΰ Προγράμματος καί ό Ο.Ε.Κ. άντίστοιχα. 

"Αρθρο 4. 

Γιά τήν πραγματοποίηση τής παρούσας συμφωνίας, ή 
"Ελληνική πλευρά θά συστήσει νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου μέ τή μορφή άνώνυμης εταιρείας, σύμφωνα μέ τις 
διατάξεις τής παραγράφου 2α τοΰ "Αρθρου 2. Ή άνώνυμη 
αύτή έταιρεία θά συσταθεΐ μέ Προεδρικό Διάταγμα μετά άπό 
πρόταση τών "Υπουργών Συντονισμού καί Εργασίας τής 
"Ελληνικής Δημοκρατίας. 

"Αρθρο 5. 

1. Ό Ο.Ε.Κ., ως ιδιοκτήτης τοΰ Ήλιακοΰ Χωριοΰ, θά 
είναι υπεύθυνος γιά τήν κατανομή τών διαμερισμάτων στούς 

τις οδηγίες πού θά 
θά διατηρήσει καί 


μελών ιδιοκτήτες τους. 'Ο Ο.Ε.Κ. όμως, μέ βάση 
σέ συ- έχει έκδόσει ή Εκτελεστική Επιτροπή, 
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για τά δύο Συμβαλλόμενα Μέρη τά δικαιώματα έκεΐνα απέ¬ 
ναντι ατούς μελλοντικούς ιδιοκτήτες καί κατοίκους, πού είναι 
απαραίτητα γιά την έκτέλεση του Προγράμματος καί τήν 
εξασφάλιση της αποδοχής του. 

2. "Υστερα άπό αίτηση όποιουδήποτε Συμβαλλόμενου Μέ¬ 
ρους, τό Ηλιακό Χωριό 0ά επιδεικνύεται σέ ένδιαφερόμενους 
έπισκέπτες. Οί άναγκαϊοι κανονισμοί γι’ αύτές τις επισκέ¬ 
ψεις 0ά διατυπωθούν άπό τήν Εκτελεστική Επιτροπή ύστερα 
άπό σχετική πρόταση τής Διοικήσεως καί Διαχειρίσεως τοϋ 
Προγράμματος. 

3. Στο τέλος τοϋ Προγράμματος, κάθε Συμβαλλόμενο 
Μέρος έχει τήν ευχέρεια νά ζητήσει τήν επιστροφή τοϋ εξο¬ 
πλισμού πού συνεισέφερε ή χρηματοδότησε τό Συμβαλλό¬ 
μενο αυτό Μέρος καί πού δεν απαιτείται γιά περαιτέρω χρήση 
στο Ηλιακό Χωριό. 

4. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη δεν θά φέρουν αστική ευθύνη 
πού θά άνακύπτει άπό τήν έκτέλεση τού έργου ή άπό τήν μετα¬ 
γενέστερη λειτουργία καί χρήση τού Ηλιακού Χωριού. 'Η 
Ελληνική πλευρά θά άπαλλάξει τή Γερμανική πλευρά άπό 
όποιεσδήποτε άξιώσεις πού θά προκόψουν τυχόν άπό τή λει¬ 
τουργία καί χρήση τού Ηλιακού Χωριού. 

"Αρθρο 6. 

Οί δαπάνες τού Προγράμματος τού 'Ηλιακού Χωριού θά 
κατανεμηθοΰν όπως ορίζεται στο "Αρθρο 7 σύμφωνα μέ τις 
ακόλουθες άρχές : 

1. Δαπάνες κατασκευής : 

α) 'Η Ελληνική συνεισφορά θά καλύπτει τις δαπάνες, τις 
όποιες θά ήταν υποχρεωμένος νά καταβάλει ό Ο.Ε.Κ. γιά τήν 
κατασκευή ίδιου έμβαδοϋ σπιτιών ή διαμερισμάτων σύμφωνα 
μέ τό σημερινό τυπικό σχέδιό του. Τό ποσό αύτό υπολογί¬ 
σθηκε δτι ήταν 650 έκατομμύρια δραχμές σέ τιμές τού Ιου¬ 
λίου 1980 καί θά κλιμακώνεται σύμφωνα μέ τις τριμηνιαίες 
τιμές κατασκευών, πού δημοσιεύονται άπό τό Υπουργείο 
Δημοσίων "Εργων τής Ελληνικής Δημοκρατίας ως τήν ήμε- 
ρομηνία στήν οποία θά ύπολογισθοΰν οί δύο ομάδες των δεσ¬ 
μίδων εργασιών, πού άναφέρονται στήν παράγραφο 1 τοϋ 
"Αρθρου 7. Επιπλέον, ή Ελληνική συνεισφορά θά περιλαμ¬ 
βάνει τό κόστος τού οικοπέδου καί συνδέσεως τοϋ οικισμού 
μέ τις κεντρικές παροχές καί τούς δημόσιους δρόμους. 

β) Τυχόν δαπάνες πού καταβλήθηκαν γιά τό Πρόγραμμα^ 
όπως καθορίζεται στή Μελέτη Εφαρμογής καί πού δέν καλύ¬ 
πτονται άπό τήν Ελληνική συνεισφορά όπως άναφέρεται 
στήν παραπάνω παράγραφο (α) καί οί όποιες συνεπώς θεω¬ 
ρούνται δτι άπορρέουν άπό τον έρευνητικό καί άναπτυξιακό 
χαρακτήρα τού Προγράμματος, καταβάλλονται άπό τά Συμ¬ 
βαλλόμενα Μέρη καί συγκεκριμένα ή Γερμανική πλευρά συν¬ 
εισφέρει τά δύο τρίτα καί ή Ελληνική πλευρά συνεισφέρει 
τό ένα τρίτο. 

γ) "Οταν έγκρίνει τροποποιήσεις στή Μελέτη Εφαρμογής, 
ή Εκτελεστική Επιτροπή άποφασίζει πώς θά κατανεμηθοΰν 
σέ κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος οί δαπάνες ή οί έξοικονομήσεις, 
πού προκύπτουν άπό τις τροποποιήσεις. Σέ περίπτωση πού ή 
τυχόν τροποποίηση οφείλεται σέ ένα άπό τά δύο Συμβαλλό¬ 
μενα Μέρη ή άπαιτεΐται άπό τις Δημόσιες Άρχές του, οί 
δαπάνες πού συνεπάγεται «ύτή ή τροποποίηση καλύπτονται 
άπ’ αύτό τό Συμβαλλόμενο Μέρος. 

δ) Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θά φέρει τις δαπάνες πού 
σχετίζονται μέ εισαγωγικούς δασμούς ή φόρους στή δεσμίδα 
μηχανημάτων καί μελετών πού είναι άπαραίτητα γιά τό 
Πρόγραμμα καί επιβάλλονται άπό τις άντίστοιχες άρχές του. 

2. Δαπάνες τής φάσεως μετρήσεως καί άξιολογήσεως : 

α) 'Η Γερμανική πλευρά θά θέσει στή διάθεση τού έργου 
έναν κατάλληλο ήλεκτρονικό υπολογιστή, ένώ οί υπόλοιπες 
δαπάνες γιά τά μηχανήματα (ΙΐΘΓίΚνυΓβ ) καί τά προγράμ¬ 
ματα (βοίΙννβΓβ) γιά τήν έγκατάσταση συστήματος μετρή¬ 
σεως καί άξιολογήσεως θά καταβληθούν κατά τά δύο τρίτα 
άπό τή Γερμανική πλευρά καί κατά τό ένα τρίτο άπό τήν 
Ελληνική πλευρά. 


β) Οί δαπάνες γιά τις δραστηριότητες μετρήσεως καί 
άξιολογήσεως γιά περίοδο περίπου τεσσάρων ετών θά κατα¬ 
νεμηθοΰν εξ ίσου μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών. 

3. Οί δαπάνες γιά τή λειτουργία καί χρήση τού Ηλιακού 
Χωριού, πέρα άπό τις παραπάνω άναφερόμενες, δέν άποτε- 
λ,οΰν δαπάνες τού Προγράμματος. 

"Αρθρο 7. 

1. Μόλας οί δαπάνες τού Προγράμματος μπορέσουν νά 
ύπολογισθοΰν μέ επαρκή άκρίβεια, κατά, προτίμηση βάσει 
τών προσφορών πού θά έχουν υποβληθεί στή Διοίκηση καί 
Διαχείριση τού Προγράμματος καί στον Ο.Ε.Κ., ή Εκτελε¬ 
στική Επιτροπή, υστέρα άπό πρόταση τής Διοικήσεως καί 
Διαχειρίσεως τού Προγράμματος, θά κατατάξει τις εργα¬ 
σίες τού Προγράμματος σέ δύο ομάδες δεσμίδων εργασιών. 'Ο 
οικονομικός όγκος τών δύο αυτών ομάδων, όπως θά ύπολογι- 
σθοΰν κατά τό χρόνο εκείνο, θά άνταποκρίνεται προς τήν 
οικονομική συνεισφορά τών δύο Μερών σύμφωνα μέ τις άρ¬ 
χές τού "Αρθρου 6. Μόλις έγκριθοΰν οί δύο ομάδες τών δεσμί¬ 
δων εργασιών άπό τήν Εκτελεστική Επιτροπή, ή οικονομική 
υποχρέωση κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους θά συνδέεται μόνο 
μέ τήν ομάδα πού άντιστοιχεΐ στή συνεισφορά του καί κάθε 
Συμβαλλόμενο Μέρος θά καλύψει όποιεσδήποτε υπερβάσεις 
δαπανών, συμπεριλαμβανομένων καί τών δαπανών άγοράς 
συναλλάγματος πού σχετίζονται μέ τήν άντίστοιχη ομάδα. 
Στήν περίπτωση πού εργολάβος στή χώρα ενός Συμβαλλόμε¬ 
νου Μέρους καθυστερεί τήν εκτέλεση τής συμβάσεώς του, 
όπως έχει έγκριθεϊ άπό τήν Εκτελεστική Επιτροπή καί μ’ 
αυτή τήν καθυστέρηση δημιουργεί αυξήσεις δαπανών στις 
δεσμίδες έργασιών πού έχουν άνατεθεϊ στο άλλο Συμβάλλομε-. 
νο Μέρος, πού θεωρούνται σημαντικές άπό τήν Εκτελεστική 
Επιτροπή καί δέν μπορούν νά καλυφθούν άπό συμβατικές 
υποχρεώσεις τότε αύτές οί πρόσθετες δαπάνες καλύπτονται 
άπό τό πρώτο Συμβαλλόμενο Μέρος. 

2. Μεταγενέστερη μεταβολή τών δύο αύτών ομάδων δεσμί¬ 
δων έργασιών μπορεί νά γίνει μόνο μέ άπόφαση τής Εκτελε¬ 
στικής Επιτροπής. 

3. Κάθε Συμβαλλόμενο· Μέρος θά. παράσχει τή συνει¬ 
σφορά του γιά τή δεσμίδα έργασιών του σύμφωνα μέ τό 
Οικονομικό Παράρτημα καί μπορεί νά ζητήσει άπό τούς 
έργολάβους πού έχουν άναλάβει τήν έκτέλεση έργασιών τοϋ 
Προγράμματος μέσα στήν άντίστοιχη ομάδα τών δεσμίδων 
έργασιών του νά συμμορφωθούν μέ τούς κανονισμούς λειτουρ¬ 
γίας καί τή συνηθισμένη πρακτική πού έφαρμόζει αύτό τό 
Συμβαλλόμενο Μέρος. “ 

4. Γιά νά έξασφαλισθεΐ σύντομη έναρξη τών έργασιών τού 
Προγράμματος, ή Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί νά έξου- 
σιοδοτήσει τή Διοίκηση καί Διαχείριση τού Προγράμματος 
νά άναλάβει συμβατικές ύποχρεώσεις, καί μπορεί νά έγκρίνει 
τις προσφορές γιά τή γενική σύμβαση, πριν άπό τον καθορι¬ 
σμό τών δύο ομάδων τών δεσμίδων έργασιών. Οί συμβατικές 
ύποχρεώσεις πού θά προκόψουν θά χρηματοδοτηθούν προσοί- 
ρινά, μέχρι νά προσδιορισθοΰν οί δεσμίδες έργασιών, άπό τό 
Συμβαλλόμενο Μέρος στοΰ όποιου τή χώρα ό άντίστοιχος 
έργολάβος έχει τή νόμιμη έδρα του. 

5. Σέ περίπτωση πού ένα Συμβαλλόμενο Μέρος βρίσκεται 
σέ ύπερημερία ώς προς τις καταβολές πού άπαιτοϋνται σύμ¬ 
φωνα μέ τήν παρούσα Συμφωνία, δημιουργώντας έτσι καθυ¬ 
στέρηση τριών μηνών ή παραπάνω στήν έκτέλεση τού Προ¬ 
γράμματος, τότε αύτό τό .Συμβαλλόμενο Μέρος θά καλύψει 
τήν πρόσθετη δαπάνη πού θά προκόψει άπό αυτή τήν καθυ¬ 
στέρηση. Επιπλέον, αν ένα Συμβαλλόμενο Μέρος παραμείνει 
σέ ύπερημερία γιά έξι συναπτούς μήνες, τά Συμβαλλόμενα 
Μέρη θά κάνουν διαβουλεύσεις σχετικά μέ τά ένδεικνυόμενα 
μέτρα. 

Άρθρο 8. 

1. Αιτήσεις πού ύποβλήθηκαν στις άρμόδιες Άρχές τού 
ενός Συμβαλλόμενου Μέρους γιά διπλ.οόματα εύρεσιτεχνίας 
ή άλλα δικαιούματα ιδιοκτησίας πού προκύπτουν άπό δρα¬ 
στηριότητες πού έκτελ.οΰνται σύμφωνα μέ τή Συμφωνία, θά 
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υποβάλλονται έπίσης καί στην άρ μόδια Αρχή τοϋ άλλου Συμ¬ 
βαλλόμενου Μέρους μέσα σέ τόση προθεσμία, όση απαιτείται 
γιά να έξασφαλισθεΐ δικαίωμα προτεραιότητας σύμφωνα μέ 
τή Συνθήκη ΓΙαρισίων τής 20 Μαρτίου 1883 γιά την προ¬ 
στασία τής Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Αιτήσεις πού υπο¬ 
βάλλονται στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών θά ορί¬ 
ζουν τόσο την 'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τής Γερμανίας 
ίσο καί την Ελληνική Δημοκρατία ως χώρες προορισμού. 

2. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά έξασφαλίσουν γι’ αύτά κα^ 
γιά τό κάθε ένα τους τό μή άποκλειστικό δικαί<υμα νά χρη¬ 
σιμοποιούν όλα τά άποτελέσματα τοϋ Προγράμματος άτελώς 
καί είδικώτερα όλα τά διπλώματα ευρεσιτεχνίας καί άλλα 
δικαιώματα ιδιοκτησίας πού άναφέρονται στήν παράγραφο 1, 
συμπεριλαμβανομένου τοϋ δικαιώματος νά χορηγούν ύπο - 
άδειες γιά τούς δικούς τους σκοπούς. 

3. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη δικαιούνται νά δημοσιεύουν 
εκθέσεις πού υποβλήθηκαν άπό τή Διοίκηση καί Διαχείριση 
τοϋ Προγράμματος καί έχουν έγκριθεΐ άπό τήν Εκτελεστική 
Επιτροπή. 'Η Διοίκηση καί Διαχείριση τοϋ Προγράμματος 
θά ζητά άπό τούς έργολάβους νά υποβάλουν γιά έγκριση έκ- 
θέσεις σχετικές μέ τό Πρόγραμμα, τις όποιες σκοπεύουν νά 
δημοσιεύσουν. 

4. Κατά τήν εκμετάλλευση άποτελεσμάτων τού Προγράμ¬ 
ματος σέ τρίτες χώρες σέ συνεργασία μέ άλλους συνεταίρους, 
θά προτιμοΰνται κατάλληλοι συνεταίροι στή χώρα τοϋ άλλου 
Συμβαλ?ιόμενου Μέρους. 

5. 'Οποιαδήποτε σύμβαση, πού συνάπτεται σύμφωνα μέ τήν 
παρούσα Συμφιυνία, θά περιλαμβάνει διατάξεις πού θά έξα- 
σφαλίζουν τά δικαιώματα πού άναφέρονται παραπάνω καί 
θά καθιστούν δυνατή στά Συμβαλλόμενα Μέρη τήν έκπλή- 
ρωση τών όποχρεώσεών τους όπως άναφέρονται παραπάνιυ, 

6. 'Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί νά έκδόσει ειδικό¬ 
τερες οδηγίες γιά τήν εφαρμογή τοϋ Άρθρου τούτου, λαμβά- 
νυντας έπίσης ύπόψη τις διοικητικές κατευθυντήριες γραμμές 
πού θεσπίσθηκαν σύμφωνα μέ τήν παράγραφο 7.1 τής συμφω¬ 
νίας τής 30ης Νοεμβρίου 1978 μεταξύ τοϋ "Ομοσπονδιακού 
'Τπουργοϋ γιά τήν "Ερευνα καί τήν Τεχνολογία καί τού 
'Τπουργοΰ Συντονισμοΰ γιά Επιστημονική καί Τεχνολογική 
Συνεργασία. 

Άρθρο 9. 

Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά διευκολύνουν τήν εκτέλεση τής 
Συμφωνίας καί θά βοηθήσουν τή Διοίκηση καί Διαχείριση 
τοϋ Προγράμματος νά εκπληρώσει τις ύποχρεοόσεις της. 

Άρθρο 10. 

'Η παρούσα Συμφο^νία εφαρμόζεται έπίσης στήν Περιοχή 
Βερολίνου, μέ τήν προϋπόθεση ότι ή Κυβέρνηση τής Όμο- 
σπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας δέν θά προβεΐ σέ 
άντίθετη δήλωση προς τήν Κυβέρνηση τής Ελληνικής Δημο¬ 
κρατίας μέσα σέ τρεις μήνες άπό τήν έναρξη ισχύος τής Συμ¬ 
φωνίας αυτής. 

Άρθρο 11. 

1. 'Η Συμφωνία αυτή θά έφάρμοσθεΐ προσωρινά άπό τήν 
ήμερομηνία υπογραφής της άπό τά δύο Μέρη καί θά τεθεί 
οριστικά σέ ισχύ άπό τήν ήμερομηνία άνταλλαγής διπλω¬ 
ματικών εγγράφων πού θά επιβεβαιώνουν τήν έγκρισή της 
άπό τά Συμβαλλόμενα Μέρη σύμφωνα μέ τις άντίστοιχες 
συνταγματικές διαδικασίες τους. 

2. 'Η Συμφωνία αυτή τερματίζεται κατά τήν περάτωση 
τοϋ Προγράμματος, τό άργότερο τήν 31η Δεκεμβρίου 1990. 
Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος διατηρεί τά δικαιώματα πού 
απέκτησε σύμφωνα μέ τήν παρούσα Συμφωνία. 

3. "Οταν τερματισθεΐ ή Συμφωνία κάθε Συμβαλλόμενο 
Μέρος θά διατηρήσει όλα τά δικαιώματα πού άπέκτησε ώς τό 
χρόνο εκείνο. 

■ 'Ύπεγράφη στήν Αθήνα τήν 31η Ιουλίου 1981 σέ δύο 
πρωτότυπα πού θά περιλαμβάνουν .το κείμενο τής παρούσας 
Συμφωνίας στήν Ελληνική, Γερμανική καί Αγγλική γλώσσα 
καί τά τρία κείμενα είναι έξ ίσου αυθεντικά. Σέ περίπτο^ση 


διαφορετικής έρμηνείας τών Γερμανικών καί Ελληνικών 
κειμένων, τό Αγγλικό κείμενο θά υπερισχύει. 

'Τπουργός Εργασίας 
τής Ελληνικής Δημοκρατίας 

'Τπουργός άνευ Χαρτοφυλακίου 
υπεύθυνος γιά τό Συντονισμό 
Επιστημονικής καί Τεχνολογικής 
. Πολιτικής τής Ελληνικής Δημοκρατίας 

Γιά τον 'Ομοσπονδιακό 'Ύπουργό 
γιά τήν "Ερευνα καί τήν Τεχνολογία 
τής "Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
τής Γερμανίας. 

Τεχνικό Παράρτημα τής 

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

μεταξύ τοϋ 'Τπουργοϋ Συντονισμού καί τοϋ 'Τπουργοΰ Ερ¬ 
γασίας τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τοϋ 'Ομοσπον- 
διακοΰ 'Τπουργοΰ γιά τήν "Ερευνα καί τήν Τεχνολογία 
τής Όμοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας πού πα¬ 
ρακάτω θά άναφέρονται ώς τά Συμβαλλόμενα Μέρη γιά 
συνεργασία σέ μιά πρότυπη εφαρμογή γιά ορθολογική 
χρήση ένέργειας καί χρησιμοποίηση ήλιακής ένέργειας 
σ’ έναν οικισμό τοϋ Ελληνικού Όργανισμοϋ Εργατικής 
Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) 

1. Γενική Μελέτη γιά τό Πρόγραμμα 'Ηλιακού Χωριοΰ. 
Τό Πρόγραμμα άποβλέπει στή μείωση τής καταναλώ- 
σεως πετρελαίου μέ χρησιμοποίηση προηγμένης ένεργεια- 
κής τεχνολογίας στον κλάδο τόσο τής άρχιτεκτονικής όσο 
καί τών ένεργητικών συστημάτ<υν παροχής ένέργειας : 

α) Τό Ηλιακό Χωριό θά άποτελεΐται άπό περίπου 435 
κατοικίες, σπίτια ή διαμερίσματα, καί έπιπλέον άπό ενερ¬ 
γειακό κέντρο, κέντρο ήλιακών πληροφοριών καί κοινωνικό 
κέντρο καί θά υποδιαιρείται σέ έξι περιοχές μέ διαφορετικά 
ενεργειακά συστήματα : 

Περιοχή 1 : Κεντρικές άντλίες θερμάνσεως καί συστήμα- 
ματα χρησιμοποιήσεως τής άποβαλλόμενης θερμότητας 
άπό μηχανές ΒΙΕ5ΕΕ. 

Περιοχή 2 : Υψηλή χρησιμοποίηση παθητικής ενέργειας 
μέ διαφορετικά παθητικά συστήματα, όπως «συστήματα 
άπευθείας ήλιασμοΰ», «τοίχο Τγοτή1)6», «θερμοκήπια» καί 
εφοδιασμένα μέ διάφορα ειδικά συστήματα όπως συμπληρω¬ 
ματική εφεδρική θέρμανση. 

Περιοχή 3 : Άεροσυλλέκτες γιά θέρμανση. 

Περιοχή 4 : Αποκεντρωμένα συστήματα άπορροφητήρα/ 
άντλίάς θερμάνσεως άνά κτίριο γιά'θέρμανση καί παροχή 
θερμοΰ νεροΰ οικιακής ' χρήσεως. 

Περιοχή 5 : 'Ηλιακοί συλλέκτες νεροΰ γιά θέρμανση 
καί παροχή θερμοΰ νεροΰ οικιακής χρήσεως· συστήματα βρα¬ 
χυχρόνιας άποθηκεύσεως. 

Περιοχή 6 : Ηλιακοί συλλέκτες νεροΰ γιά θέρμανση καί 
παροχή θερμοΰ νεροΰ οικιακής χρήσεως· διεποχική άποθή- 
κευση. ' 

β) Ή ζήτηση θερμοΰ νεροΰ οικιακής χρήσεως στις Πε¬ 
ριοχές 1, 2 καί 3 θά καλύπτεται σέ μεγάλο βαθμό μέ άτομικά 
συστήματα ήλιακών συλλεκτών νεροΰ. Οΐ περιοχές 1 καί 4 
θά συνδεθοΰν μέ γραμμές θερμικής καί ήλεκτρικής ένέργειας 
μέ τον κεντρικό ενεργειακό σταθμό, ενώ οί Περιοχές 2, 3, 5 
καί 6 θά είναι άνεξάρτητες ώς προς τήν παροχή καί κατα¬ 
νάλωση ενέργειας. 

γ) Τά διάφορα κτίρια καί συστήματα τού Ηλιακού Χω- 
ριοΰ θά έφοδιασθοΰν κατά τή φάση κατασκευής μέ έπαρκή 
άριθμό συστημάτων μετρήσεως, πού θά είναι συνδεδεμενα 
μέ κεντρικό ήλεκτρονικό υπολογιστή .ώστε νά παρέχουν τά 
άναγκαΐα στοιχεία γιά τή φάση μεάρήσεως καί άξιολογή- 
σεως πού άναφέρεται στήν παράγραφο 1β τού Άρθρου 1. 

δ) Τά ενεργητικά καί παθητικά ενεργειακά συστήματα 
τοϋ Χωριού θά ελέγχονται κατά τή φάση μετρήσεως καί 
άξιολογήσεως άπό ένα πρόγραμμα πού θά περιλαμβάνει : 
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Συλλογή των στοιχείων πού μετρήθηκαν σέ χρήσιμη μορ¬ 
φή μέ τή βοήθεια του υπολογιστή. 

11 ροσομοίωση των συστημάτων στον ήλεκτρονικό ύπο- 
?ογιστή, μέ βάση τήν πραγματική μελέτη καί τά μετεωρο¬ 
λογικά στοιχεία. 

Σύγκριση μετρουμένων καί υπολογισμένων στοιχείοιν 
σέ σχέση μέ τή λειτουργία καί τά οικονομικά αποτελέ¬ 
σματα. 

Συλλογή καί τεκμηρίωση έμπειριών λειτουργίας (αξιο¬ 
πιστίας, διαθεσιμότητα κ.λ.π). 

Σύνταξη κειμένων πού περιλαμβάνουν τήν εμπειρία πού 
αποκτήθηκε γιά επιστημονικούς καί άλλους σκοπούς καί μέ 
στόχο τήν προετοιμασία βέλτιστων λογιστικών συστημά¬ 
των χρεώσεως τής ένέργειας. 

"Ερευνα καί τεκμηρίωση κοινωνιολογικών απόψεων τής 
έφαρμογής. 

Επεξεργασία κανονισμών ή προτύπων γιά νά χρησιμο¬ 
ποιηθούν σέ παρεμφερή προγράμματα. 

2. Μελέτη Έφαρμογής καί Πρόγραμμα Εργασιών. 

'Η Μελέτη Έφαρμογής γιά τήν κατασκευαστική φάση 
καί τό Πρόγραμμα Εργασιών γιά τή φάση- μετρήσεως καί 
άξιολογήσεως θά συνταχθούν σέ χωριστά κείμενα τά όποια 
θά δεσμεύουν καί τά δύο Συμβαλλόμενα Μέρη μόλις έγκρι- 
Οοΰν άπό τήν Εκτελεστική Επιτροπή. 

Οικονομικό Παράρτημα τής 

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

μεταξύ τού Υπουργού Συντονισμού καί τού Υπουργού 
ΜΕργασίας τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τού 'Ομο- 
σπονδιακοΰ Υπουργού γιά τήν "Ερευνα καί τήν Τεχνο¬ 
λογία τής "Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας 
—πού παρακάτω θά άναφέρονται ώς τά Συμβαλλόμενα 
Μέρη— γιά συνεργασία σέ μιά πρότυπη έφαρμογή γιά 
ορθολογική χρήση ενέργειας καί χρησιμοποίηση ήλιακής 
ενέργειας σ’ έναν οικισμό τού Ελληνικού Όργανισμοΰ 
Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.). 

1. Μόλις καταστεί δυνατό μετά τήν έναρξη ισχύος τής 
Συμφωνίας καί βάσει τής Μελέτης Έφαρμογής, ή Διοίκηση 
καί Διαχείριση του Προγράμματος θά συντάξει τήν Οικονο¬ 
μική Μελέτη καί θά τήν υποβάλει στήν Εκτελεστική Επι¬ 
τροπή γιά έγκριση. 'Η Οικονομική Μελέτη θά καταδεικνύει 
τό έπίπεδο τής δαπάνης τής κάθε φάσεως τού Προγράμ¬ 
ματος γιά κάθε ήμερολογιακό χρόνο, συμπεριλαμβανομένης 
τής δαπάνης γιά τή γενική σύμβαση τού Ο.Ε.Κ. καί έπίσης 
γιά τις άλλες συμβάσεις πού είναι άναγκαϊες γιά τήν έκτέ- 
λεση τού έργου. Κατά τήν υποβολή τής Οικονομικής Μελέτης 
ή Διοίκηση καί Διαχείριση τού Προγράμματος θά άναφέρει 
τις παραδοχές τού Προγράμματος στις όποιες βασίζεται 
ή Οικονομική Μελέτη. 

2. 'Η Διοίκηση τού Προγράμματος θά κοινοποιεί στά 
Συμβαλλόμενα Μέρη, όχι άργότερα άπό τήν πρώτη Σεπτεμ¬ 
βρίου κάθε χρόνου καί βάσει τής Οικονομικής Μελέτης, 
σχέδιο προϋπολογισμού γιά τό έπόμενο ημερολογιακό έτος. 
Ή Εκτελεστική Επιτροπή θά έγκρίνει τον Προϋπολογισμό 
πριν άπό τήν άρχή κάθε χρόνου.'Η Εκτελεστική Επιτροπή 
μπορεί οποτεδήποτε νά ζητήσει άπό τή Διοίκηση καί Δια¬ 
χείριση τού Προγράμματος νά παρουσιάσει άναθεωρημένο 
προϋπολογισμό άν ο'. συνθήκες τό άπαιτοΰν. Γιά τήν περίοδο 
άπό τήν έναρξη ισχύος τής Συμφωνίας ώς τήν 31η Δεκεμ¬ 
βρίου τού χρόνου αύτού, ή Εκτελεστική Επιτροπή θά προ¬ 
βαίνει σέ προσωρινές ρυθμίσεις γιά τον προϋπολογισμό. 

3. 'Ο Προϋπολογισμός θά περιλαμβάνει : 

α) Τήν μερίδα Εσόδων, όπου θά φαίνονται οί συνεισφορές 
τών Συμβαλλόμενων Μεροιν σύμφωνα μέ τά "Αρθρα 6 καί 7. 
'Η 'Ελληνική συνεισφορά θά εκφράζεται σέ δραχμές καί ή 
Γερμανική συνεισφορά θά εκφράζεται σέ γερμανικά μάρκα. 

β) Τήν μερίδα Δαπανών, όπου θά φαίνονται ή άξια τών 
συμβάσεων πού θά ά.νατεθοΰν μέσα στο έτος πού εξετάζεται, 


όπως καί οί πληρωμές πού θά καταστούν καταβλητές σ’ 
αυτό τό έτος καί θά εκφράζονται στο άντίστοιχο νόμισμα. 

■4. Έγκριση τού Ετήσιου Προϋπολογισμού άπό τήν 
Εκτελεστική Επιτροπή θά συνιστά εντολή προς τή Διοίκηση 
καί Διαχείριση τού Π ρογράμματος, υποκείμενη στο "Αρθρο 3 
τής Συμφωνίας καί σέ όποιεσδήποτε κατευθύνσεις καί προ¬ 
ϋποθέσεις έχει θέσει ή Εκτελεστική Επιτροπή : 

α) γιά τή σύναψη τών άντίστοιχων συμβάσεων καί 

β) γιά τήν αίτηση καταβολής τών συνεισφορών, όπως 
έχουν εγγράφει στον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό, σέ λο¬ 
γαριασμούς πού θά υποδειχθούν άπό τά Συμβαλλόμενα Μέρη. 

5. Γιά νά έξασφαλισθεΐ ή έγκαιρη διαθεσιμότητα τών 
συνεισφορών, τά Συμβαλλόμενα Μέρη σέ κάθε περίπτωση 
καί άνεξάρτητα άπό τήν υποχρέωσή τους νά παράσχουν 
πρόσθετα ποσά σύμφωνα μέ εγκεκριμένο προϋπολογισμό, 
θά έχουν διαθέσιμα στούς λογαριασμούς πού θά έχουν καθο- 
ρισθεΐ τουλάχιστον τά άκόλουθα ποσά. 

1.9.1981 1.1.1982 1.1.1933 1.1.1984 

Γερμανική Συνεισ¬ 
φορά .. 1,2 8,0 6,8 3,0 

Ελληνική Συνεισ¬ 
φορά (Υπουργείο 

Συντονισμού) ΥΕΕΤ 50 100 60 20 

(Υπουργείο Έογα- 

σίας) Ο.Ε.Κ. 200 300 200 100 

Σημείωση : Τά ποσά τής ΥΕΕ Γ καί τού Ο.Ε.Κ. εκφράζον¬ 
ται σέ εκατομμύρια δραχμές καί τού 'Ομοσπον- 
διακού Υπουργείου γιά τήν "Ερευνα καί τήν 
Τεχνολογία σέ εκατομμύρια γερμανικά μάρκα. 

' Η Εκτελεστική Επιτροπή δικαιούται νά προσδιορίσει 
ποσά γιά τά έπόμενα έτη καί νά τά προσαρμόσει ένόψει τών 
τεχνικών καί οικονομικών αλλαγών. 

6. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά ενεργούν πληρωμές άπό τούς 
λογαριασμούς τους είτε πρός τή Διοίκηση καί Διαχείριση 
τού Προγράμματος, είτε κατ’ ευθείαν πρός τούς έργολαβους 
υστέρα άπό αίτηση τής Διοικήσεως καί Διαχειρίσεως τού 
IΓ ρογράμματος. 

7. 'Η Διοίκηση καί Διαχείριση τού Προγράμματος θά 
υποβάλλει ετήσιους λογαριασμούς πρός τήν Εκτελεστική 
Επιτροπή όχι άργότερα άπό τήν 31η Μαρτίου μετά άπό τό 
τέλος κάθε έτους. 

8. 'Η Εκτελεστική Επιτροπή θά καλέσει ελεγκτές πού 
μπορούν νά υποδειχθούν άπό τά Συμβαλλόμενα Μέρη γιά νά 
πραγματοποιήσουν εξωτερική έπαλήθευση εκ τών ύστερων 
ώς πρός τήν κανονικότητα τής οικονομικής διαχειρίσεως τής 
Διοικήσεως καί Διαχειρίσεοις τού Προγράμματος. 


ΑΟΗΕΕΜΕΝΤ 

ΡβΙννββη Πιβ ΜϊηΐδίβΓ οί Οοοί’άίηειΙΐοη »η3 Πιβ Μίηί- 
δΙβΓ οί Πεώοαβ οί Πιβ Ηβΐίβηίβ ΚβρηΕΙίβ αηά Πιβ Ρβ- 
άβΓβ! ΜϊηΐδίβΓ ίοΐ’ ΚβδββΓβΙι βηά Τββ1ιηο1ο§γ οί Πιβ Ρβ- 
ΠβΓ&1 ΒβριιΜίο οί Γάβπηβη ν - ΙιβΓβίηβίίβΓ ΓβίβΓΓβά Ιο 
&δ Πιβ ΡβιΉβδ - οη οοορβί'&Ηοη ίη ει ΟβηιοηδΗαΠοη 
ρπήββΐ Ιογ ΓβΠοη&Ι ΐΐδβ οί βηβΓ§ν ειηά δοΐβν βηβΓ§γ 
αΠΙίζ&Ποη ίη α δβΗίοιηβηΙ οί ΙΙιο ΟτΓβοΙί λΜοΠίβΕδ Ηοιι- 
δίηε; θΓ§βηίδίΐΠοη (ΟΕΚ). 

(8ο1&γ νίΠα^β Ργο]θοΙ) 

ΤΕο Ρ&Γΐίβδ 

ΗΑνίΝΟ ΚΕΟΑΚΟ ΤΟ 

Τίιο ΑβτββιηοηΙ οί 30 ΝονβιηΒβΓ 1978 ΒβΠνββη Πιβ 
ΜϊηΐδίβΓ οί ΟοοπΙϊηαΠοη οί IIιο Ηβΐίβηκ: Ββριιΐιΐίο οηιΐ 
Πιβ ΡβιΙβΓβΙ ΜϊηΐδίβΓ ίοΓ Κβββ&ΓοΚ μ η(I ΤβοΙιηοϊο^Υ οί Πιβ 
ΡβίΙβΓ&1 ΚβραΗϊο οί ΟβΐΊΐιηηγ οη δοίβηΐίίίο αηιΐ Τββίιηί- 
ο&Ι ΟοορβπΚϊοη; 
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ΤΕβ ΐοΐηί, βοΐίνϊίϊβδ οβ γι-ΪογΙ οηί δο ίβΐ' ίη ίΕβ ρι·ορβ- 
ΓαΙοΐ'γ ρΕβδβ οΓ ίΕβ δοΐβΐ’ νίΓΙαςβ Ρΐ'ο)οοί, ίηοΕιάίηο; ίΕβ 
άβΕΕβί’βίίοηδ οΐ' ίΕβ Εχβοηίίνβ Οοιηιηίίΐββ βδίβΕΕ- 
δΕβά ίοι· ίΕίδ ρυτροδβ ; 

ΤΕβ Γβοοππηβηάαίίοη Εγ ίΕβ ΕχβουΙίνβ ΟοιτπηίίΙ,οο 
ίο ίηιρίβιτιβηί ίΕβ δοίβΓ νίΐΐβ^β. Ριχτοί βοοοι-άίη" ίο ίΐιβ 
§αίάβίίηβδ ϊοπη αΐβίβά (I ιιπη§ ίίδ ηιββίίηβδ υρ ίο 11/12 
δβρίβηιΕβΓ 1980 ; 

ϋΕδΙΗΟΙΙδ οί οοηίπΕαίίηΐ' ίο ίΐιβ ίηίβΓηβίίοηβΙ βί- 
ίοΓί Γογ ηαοΓβ Γβίίοηβΐ υδβ οί βηβΓργ Εν ίηοΓββδβά β,ρρίί- 
ββίίοη οί δοΙ&Γ ίβοΕηο1ο§γ; 

ΚΕΟΟΟΝΙΖΙΝΟ ΐΕβί ίΐιβ άβιηοηδίΓβίίοη οί δοίβΓ ίβ- 
οΕηο1ο§ν ίη & Ιατ^β-βοαίο 1ο\ν-οοδί Ιιοαδίη^ ρΓθ]βοί ΛνίΠ 
βηοοιΐΓ8§6 ίΐιβ βρρίίοβίίοη οί δοίβΓ δνδίβΓηδ ιΐδβοί ίη ίΕίδ 
ρτο]βοί ογ οίΙιβΓ δνδίοιηδ ίη ίΕίδ ίίβΐά βηά ΙΗθιγ ΓατίΙιβΓ 
άβνβίοριηβηί ίη Ηοίΐι οοιιηίήβδ: 

Ι1ΑΥΕ ΑΟΚΕΕϋ βδ ίοΐίοχνβ : 

Αΐ'ίίοΐβ 1 

1. ΤΕβ Ρ&Γίίβδ ιιηάβΓίβΕβ ίο ίιηρίβηπβηί ίΕβ δοίβΓ νθ- 
1β§β ΡΓοΐβοί βηά ίοΓ ίΕίδ ρητροδθ, ββΓΓν οινί ίΕβ ίοίΐο- 
λνίη§ ρίΌ]βσί ρΕβδβδ ίη βοοοί’άβηοβ \νίί·Ε ίΕβ ΤβοΕηίοβΙ 
Αηηβχ ίο ίΕίδ Α^Γββιηβηί: 

β) ίο οοηδίηιοί & Λ Γ ί11β§β Γογ ΟτββΕ ννοιΈβΓδ ννίίΐι ίη- 
ίθηδίνβ ιΐδβ οί νβπουδ βοίννβ βηά ρβδδίνβ δοίβΓ βηά οίΕβΓ 
βάνβηοβά βηβΐ’^ν δνδίβιηδ, ίβΕίη^ ίΕβ ηβββδδβΓγ πιββδυΓβδ 
ίΕβί \νί!3 βηδυΓβ ίΕβ φίβΗίγ οί βοοίβΐ Ιίίβ βηά βηνΪΓοηπίΘηί 
\νϊίΕίη ίΕβ οοιηηιοηίΐγ ίο^βίΕβι- λνίίΕ ίΐιβ βοοβρίβηοβ βηά 
ιΐδβ οί ίΕβ βρρίίβά δνδίβιηδ Εν ίΕβ ίηΕβΕίίβηίδ; 

Ε) ίο ιηβ&δηΓθ βηά βνβΕιβίβ ίΕβ ίββΕηίοβί, βοοηοπιίο 
βηά δοοίβΐ ρβΓβηιβίβΓδ \νίίίιίη ίΕίδ νίΠβ§β. 

2. ΤΕβ ΡηΓίίβδ άβοΙβΓβ ίΕθΪΓ ίηίβΓθδί ίο οοορβΓβίβ ίη 
ίΕβ βΙβΕοΓβίίοη οί ίοΐίολν-η ρ βοίίοηδ λνίίΕ ίΕθ &ίηι οί 
βχρ1οίίίη§ ίΕβ ρΓθ)θθί Γβδυΐίδ ίο ίΕβ Εβηβίίί οί ΕοίΕ οοηη- 
ίΓΪβδ. 

3. ΤΕβ δοίβΓ V ί 11 β§β δΐιβίΐ Εβ Εηίΐί ηββΓ ΑίΕβηδ βί 
ΕγΕονί’ίδδί, Αίίϋα, Οβοοβ, οη η δίίβ \νΕβΓβ ίΕβ Οΐ'οβΕ 
\ΥογΕθγ’ 8 Ηοιίδίη^ θΓ§βηϊζβίίοη (ΟΕΚ) Εβά ρίβηηβά & 
Εοιΐδίη§ ρΓθ]βοί οί οοηνεηίίοηέιΐ άβδί^η. 

ΑΓίίοΙβ 2 

1. Αη Εχβοηίίνβ Οοηιηιίίίββ δΕβΙΙ Εθ γθ ροηδϊΕΙβ Ιογ 
ίΕβ διιρβΓνίκίοη οί ίΕβ δοίβΓ νί11β§β ΡΓθ)βοί ηηΕ ί&Εβ 
ίΕβ ηβ 00888 Γγ Ο 60181008 ίη οοηίοΓηιίίγ \νίίΕ ίΕίδ Α^τββ- 
ηοβηί. ΕβοΕ ρ&Γίγ βΕβΙΙ ηοπιίηοΐίΘ ίΕΓββ ιηβηαΕβί'δ οί ίΕβ 
Εχβοηίίνβ ΟοπιηιίίίβΘ. Ε&οΕ ΡαΓίγ δΕβΠ Εηνβ οηβ νοίβ, 
&η(1 (Ιβοίδίοηδ δΕ&]] Εβ ίηΕβη ηηηηίιηοηδίγ. 

2. Ιη ρ&Γίίοη1&Γ, ίΕβ Εχβοηίίνβ Εοηιηαίίίββ δΕ&11 Εηνβ 
ίΕβ Γο11ο\νϊη§ ΓβδροηδίΕίΕίίβδ: 

&) Αρροίηίτηβηί οί ίΕβ ρΓοίβοί Μαηα§βιηβηί Γογ βηοΕ 
οί ίΕβ ρΕβδβδ &δ χνβΐΐ 38 ΕβίβΓηιίηαίίοη οί ίίδ (Ιβί&ίΙβΕ 
δίΓηοίηΐ'β 3η(1 ΓβδροηδίΕίΕίίβδ ίη αοβΟΓίΙηηοβ ννίίΕ Αγ- 
ίίοΐβ 3, ίί Εβίη§ υηίίβΓδίοοά ίΕηί ίΕβ ρΓθ)βοί ηναηη^β- 
τηβηΙίΟΓ ίΕβ βοηδίΓηοίίοη οί δοΙβΓ νϋΐ3§β \\'Π1Εβ βηίΓη- 
δίββΐ, δΐιΕ)βοί ίο ΙΕβ ηρρΓΟνα! οί ίΕβ Εχβοηίίνβ Οοπιηιίί- 
ίββ, ίο αη αρρί’ορπαίβ βηίίίγ ηη(1βΓ ΟγγθΕ 1α\ν, \νΕίοΕ 
λνίΐί αΐδο Εβ τβδροηδίΕΙβ ίοο ίΕβ ίιιίιΐΓβ ορβΓβίίοη οί ίΕβ 
νίΐΐη^β : 

Ε) Αρρί’ονηΐ οί ίΕβ ϋβίαίΐ Όβδί§η, βηά ηηγ ηβοβδδαΓγ 
ηιοΕίίίοαίίοη ίΕβΓβίο, Γογ ίΕβ οοηδίπιοίίοη οί ίΕβ δοΙβΓ 
νί1ΐ3§β Εβδβά οη ίΕβ §βηβΓ3ΐ Ιανοιιί, βηβΓ§γ οοηοβρί, γθ- 
§ίοηα1 ΕΓβ3ΕΕο\\ 7 η ηηίΐ 3ΓθΕίίβοίηΓ3ΐ οΐβί&ίΐβοΐ ρ1ηηηίη§ 
βδίηΕΕδΕβά Ευπη§ ίΕβ ρΓβρηΐ’αΙοΓν ρΕβδβ ηηΕ οηίΕηβοΙ 
ίη ίΕβ ΤβοΕηίοηΙ Αηηβχ: 

ο) ΑρρΓοναΙ οί ίΕβ λυογΕ δίβίβΓηβηί, αηίΐ ηηγ ηβοβδ- 
83Γγ ιηοοΙίίίοηίίοη ίΕβΓβίο, Γογ ίΕβ ηιββδηΓβηιβηί αηιΐ βνα- 
ίηαίίοη ρΕβδβ οί ίΕβ ρΓθ)βοί; 

ά) Αρρί'οναΐ οί ίΕβ οΕοίοβ οί οοηίΓβοίοΓβ ίο Εβ βη- 
ίΓηδίβι! \νίίΕ ίΕβ οοηδίπιοίίοη οί ίΕβ δοίαο Υίΐΐη^β, ίί 
Εβίη§ ηηοΙβΓδίοοοΙ ίίιειί, ίη 3<Μίΐίοη ίο ίΕβ "βηβΓβ! οοη- 


ίΐ'βοί ίο Εβ οοηοΕκΙβθ ίη βοοοπΤιηοβ ν,-ίίΐι ΑιΊ,ίοΙβ 3 ρηπι 
3 ΕβΙο\ν, 

— οηβ Γηηίη οοηίπιοί \νίί,Ε η ΓγγθοΕ οοηίΓαοίΟΓ δΕηΜ 
Εβ 3ν\'3Γ(ΙβοΙ Γογ ίΐιβ βη§ίηββι·ίη§ οί ΕαίΜίη^δ αηά οοη- 
νβηίίοη»! άοίίνβ δγδίβπΐδ, λνΕβί’β βη§ίηββΓίη§ ίδ τηβαπί ίο 
ίηοΐιηΐβ (Ιββί^η, (ΙβίοίΙίπ", ρΓοοηΐ'βηιβηί, δηρβηήδίοη οί 
οοηίΐ'αοίηηΐ \υογΕ αηιΐ οοιηηιίδδίοηίη^ οί δνδίβηΐδ, 

— αηοίΕβο ηιηίη βοηίΓηοί \νίίΕ η ΟβΓηιηη οοηίΓβοίΟΓ 
δ1ΐ3ΐΙ Εβ 3\ν3ΐ’άβ(1 ίοο ίΕβ βη^ίηββΐ'ίη^ ηηΕ πιηηηίβοίπ- 
Γίη§ οί ίΕβ ηοη-οοηνβηίίοηαΐ βοΐίνβ δνδίβιηδ. 

— ηίΐιΐίίίοηηΐ οοηίΓβοίδ ιηηγ Εβ 3\ν3π1βά Ιογ ίΕβ οοη- 
δίπιοίίοη οί ΕηίίΓΐίη^δ αηά ίΕβ ιηαηυί&οίυπησ οί δγ- 
δίβπΐδ, 

οηά ίΕηί 3 οοορβΓ3ίίοη α^Γββηηβηί Εβίννββη ίΕβ' ί\νο 
ηι3ίη οοηίΓαοίΟΓδ βΕϋΙΙ Εβ βΐ3ΕθΓ3ίβ(] 3ηά 8αΡ>ιηίίίθά 
ίο ίΕβ Εχβοηίίνβ Εοηιηιίίίββ Γογ ηρρΓονβΙ; 

ο) ΑρρΓ0λ Γ 3ΐ οί ίΕβ Ρίηαηοίαΐ ΡΙβη; 

ί) ΑρρΓοναΙ οί ίΕβ Αηηηηΐ Βη<1§βίδ; 

§) ΑρρΓονηΙ οί ηιηΙίίοΓδ’ ΓβροΓίδ. 

3. ΤΕβ Εχβοηίίνβ Οοηαιηϊίίββ ιηην ίδδηβ ^ηίΕβΕηβδ ίο 
ίΕβ ρι : ο)βοί Μηηη^βιηβηί Γογ βηδΐιπη§ ίΕβ ρΓορβΓ βχβ- 
οηίίοή οί ίΕβ ρτο)βοΐ βηά δβουΓΐη§· ηρρΓορπάίβ ςηη- 
Γαηίίβδ οί ρβΓίοηηηηοβδ Γγοιτι οοηίΐ’βοίοΓδ ηηβΐ δηρρΙίβΓδ. 

4. ΤΕβ Εχβοηίίνβ Οοιηηιίίίββ δΕηΙΙ οοηνβηβ 3δ οίίβη 
3δ ηβοβδδβΓν - ίη ίηΓη ίη ίΕβ ΡβΕβΓηί ΚβρυΕΕο οί ΟβΓ- 
ιηβηγ βηά ίΕβ ΗβΠβηίο ΚβριιΕΙίο-βηά δΕηΠ Εβ οΕβίτβά 
Εγ 3 ηιβηιΕβί’ ηοπιίη3ίβά Εγ ίΕβ Εοδί Ρ3Γίν. 

5. ΤΕβ ΕχβοηίΐΛ^β Οοιηιηίίίββ ιηαγ Εβ 38δίδίβά Εγ 
ίβοΕηίοβ! βάνίδβΓδ άβδί^ηβίβά Εγ ίΕβ Οοηιηιίίίββ. 

6. ΤΓ3νβ1 βχρβηδβδ οί ίΕβ ηιβηιΕβΓδ οί ίΕβ Εχβοηίίνβ 
Οοηπηίίίββ ίο ηίίβηά ίίδ ιηββίίη^ δΕηΙΙ Εβ οοηδίάβΓβά 
ρΓθ]βοί οοδίδ ίο Εβ οονβΓβά Εγ ίΕβ Εοδί ρβτίγ. 

7. ΤΕβ ιηβιηΕβΓδ οί ίΕβ Εχβοηίίνβ Οοηιηιίίίββ δΕηϋ 
Εβ ηρροΐηίβά ιιροη δί§ηαίηΓβ οί ίΕίδ ρί’βδβηί Α§Γββιηβηί. 

Αΐ'ίίοΐβ 3 

1. ΤΕβ Ρΐ'θ]βοί Μαηβ^βιηβηί βΕ&11 Εβ τβδροηδίΕΙβ ίο 

ίΕβ Εχβοηίίνβ ΟοηιπιίίίβΘ Γογ ίΕβ ρΓορβΓ βχβοηίίοη οί ίΕβ 
δοΙβΓ Υίΐΐββ'β Ργο] βοΐ ίο ίΕβ βχίβηί ίΕβί ίΕβ ΓβδροηδίΕί- 
Είγ άοβδ ηοί τβδί \νΐίΕ ΟΕΚ ίη ηοοοΓάηηοβ ΛνίίΕ ρ3Γ3. 3 
Εβϊολν: ■ 

2. ΤΕβ ρΓο]βοί Μηηη^βπιβηί δΕηΙΙ, ίη ρηΓίίοηΙβΓ, 
η) οΕίαίη 3ηγ ρβΓηιίίδ ίΕβί τηαγ Εβ ΓβρηΪΓβά Εγ δηΕ- 

ιηίίίίη§ ίΕβ ηβοββδβΓγ 3ρρΕθ3ίίοηδ ίο ίΕβ οοτηρβίβηί 
βπίΕοπίίβδ βίίβΓ βρρΓονο! Εγ ίΕβ Εχβοηίίνβ Οοηιιηίίίββ; 

Ε) οοηοΕιάβ ίΕβ πιαίη 3ηά βηγ βάάίίίοηαΐ οοηίΓβοίδ Γβι- 
ίβΓΓβά ίο ίη ΑΓίίοΙβ 2 ρ3Γ3. 2ά, βίίβΓ αρρΓΟνβΙ Εγ ίΕβ 
Εχβοηίίνβ ΟοπίΓηίίίββ; 

ο) βνβΕιβίβ ίΕβ Γββηΐίδ οί ίΕβ Είάάίη^ ρΐΌοβάηΓβ Γογ 
8ηΕ-οοηίΓ3θίδ βηά ρΓοροββ ίΕβ δηΕ-οοηίΓ&οίοΓδ ίο ίΕβ 
Εχβοηίίνβ Οοηιιηίίίββ, υηίβδδ οίΕβπνίδβ βίίρηίαίβά ίη ίΕβ 
§ιιίάβΕηβδ ίδδυβά Εγ ίΕβ Εχβοηίίνβ Οοπιπιίίίββ; 

ά) δυρβπόδβ ΙΕβ βχβοηίίοη οί ίΕβ ρΓθ)βοί Εγ ίΕβ οοη- 

ίΓΕΟίΟΓδ; 

β) ρΓβρβΓβ ίΕβ Ρίηηηοίηΐ Ρΐαηβ 38 ννβΐΐ 3δ ίΕβ Αηηηβΐ 
Βηά^βίδ βηά δυΕηιίί ίΕβ βΙοβΡίδ ίο ίΕβ Εχβοηίίνβ Οοηι- 
Γπίίίβθ; 

ί) δηΕηιίί ίο ίΕβ Εχβοηίίνβ Οοηιηιίίίββ ρΓ 0 §Γβδδ Γβ- 
ροΓίδ βνβΐ’γ δίχ ιηοηίΕδ, βηά οοηιρΓβΕβηδίνβ ίΐηβΐ Γβ- 
ροΓίδ ννίίΕίη ίοιη ιηοηίΕδ αίίβΓ οοηιρίβίίοη οί ββοΕ ρΓΟ- 
]βοί ρΕβδβ; 

$) οοηοΐιιάβ βρρΓορπβίβ ίηδαοβηοβ ροΕοίβδ, &δ ηβοβδ- 
δβΓγ; 

Ε) βδδυΐ’β βρρΓορτίαίβ §υαΓβηίίβδ ϊγοπι ίΕβ οοηΐΐ’β- 
ΟίΟΓδ βοοοΓάίη§ ίο ΑΓίίοΙβ 7 ρβΓβ. 3. 

3. ΟΕΚ δΕβΠ Εβ ΓβδροηδίΕΙβ ίο οοηοίηάβ, ίη βοοοοάβηοβ 
λνίίΕ ίΕβ Γβίβνβηί ΟγθθΕ Γβ§α1&ίίοηδ, ίΕβ §βηβΓβ1 οοη- 
ίΓβοί Γογ ίΕβ οοηλ^βηίίοηβΐ ρ&Γί οί ίΕβ δοΙβΓ Υίΐΐβ^β Ργο- 
)βοί βηά δηοΕ οίΕβΓ ρβΐ'ίδ οί ίΕβ ΡΓθ]βοί βίίπΕηίβά ίο 
ΟΕΚ Εγ ίΕβ Εχβοοίννο Οοιηηιίίίββ, βίίβΓ 3§Γββηιβηί 
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Εν βηοΕ Οοηιηιίίίββ ΐο ίΕβ ίβπηδ οΓ ίΕβ Είάοΐίη^ Γβηιιβδί; 
ΟΕΚ δΕπΙΙ Εβδί^ηπίβ Ιο ίΕβ §βηβΓ3ΐ οοηΙι-αοίοΓ ίΕβ Ργο- 
]βοΙ Μηηη^βΓηβηί 38 Εβίη§ ΓββροηβίΕΙβ, οη ΟΕΚ’δ Εβ- 
Εβίί, ϊογ ίΕβ δπρβΓνίδίοη οί ίΕβ οοηδίΓηοίίοη ννοιίί Ιο Εβ 
οβΓΠβά οηί ινιχΐ θγ ίΕβ §βηβΓβ1 οοηίΓηοί. 

4. ΤΕβ ΡΓθ]βοί Μηηπ^βηιβηί 3.η<1 ΟΕΚ δΐιηΐΐ, ΐη ΙΕβ β- 
χβοιιΐίοη οϊ ίΐιβίΐ' Γβδρβοίίνβ ΓβδροηδίΕίΠίίβδ, οοορβτηΐβ 
ννίίΕ, 3Π(Ι 38818ί β3θΕ ΟίΕβΓ, ίη ΟΓ(ίβΓ ίο βΠδΠΓβ ορίίπιηπι 
ρΓΟ£Γβδδ οί Ιΐΐβ ΡΓθ]βθί 311(1 ρΐ'ορβΓ οοοΐ'(ϋη3ίίοη οί ννοΓίί 
ίο Ιιβ ρβι·ίοηηβ(1 πηάβΓ οοηίΐ’ηοίδ οοηο1η<1β<1 Εγ ίΐιβ Ργο- 
]βοί Μπηη^βηιβηί 3τκ1 ΟΕΚ, Γβδρβοϋνβίγ. 

ΑΓίίοΙβ 4 

Ιη ΟΓίΙβΓ Ιογ ίΕβ οοηίβηίδ οί ίίιίδ Α^Γββπιβηί ίο ΐΉ3- 
ίβπβΐίζβ ίΕβ Οββΐτ 8Ϊ(1β β1ΐ3ΐΙ βδίηΕΙίδΕ 3 1β§3ΐ βηίίίγ οί 
ρΓΪνηίβ Ιηνν ίη ΙΕβ ίοΓηι οί 3 «δοοίβίβ ηηοηγιηβ», ίη 30- 
οοπίπηοβ \νίίίι ίίιβ ρΓονίδίοηδ οί ΑΓίίοΙβ 2 ρ3Γ3, 23. 

δηοΕ «δοοίβίβ ηηοηγπιβ» ννίΠ Ιιβ βδίηΕΙίδΕβά ίογ νΪΓ- 
ίυβ οί 3 ρΓθδί(1βηΙί3ΐ ΡβΟΓββ, ίο11ο\νίη§ ίίιβ ΓβοοιηπιβηίΙη- 
ίίοη οί ίίιβ ΜίηίδίβΓδ οί Οοοπίίηηίίοη ηηά οί ΤοΕοηγ 
οί ίίιβ ΗβΙΙβηίβ ΚβρηΕΙίο. 

ΑΓίίοΙβ 5 

1 

ί. ΟΕΚ 38 ίίιβ ο\νηβΓ οί ίΕβ δοΕη νίΠη^β, \νί11 Εβ Γβ- 
βροηδίΕΙβ Ιογ ίΕβ ηΐΐοίπιβηί οί ηρπΓίπιβηίδ. ΙΙοννβνβΓ, οη 
ίΕβ Εβδίδ οί §υί(1β1ίηβδ ίδδηβά Εγ ίΕβ Εχββυίίνβ Οοππηίί- 
ίββ, ΟΕΚ δΕπΙΙ ΓβΒβΓνβ ίοΓ ΕοίΕ ρηΓίίβδ ίΕοδβ π^Είδ νίδ- 
3 νίδ ίΕβ ίαίηΓβ οννηβΓδ ηηά ίηΕ3Είί3ηίδ ννΕίοΕ 3Γβ ηβ- 
ββ8Β3Γγ ίΟ 03ΓΓγ Οηί ίΕβ ρΐ'θ]βθί 3Π(1 βηδΙΙΓβ ίίδ 300β- 
ρί3ηββ. 

2. Οη ίΕβ Γβςηβδί' οί βίίΕβΓ ρπΓίγ, ίΕβ δοΐηι· Υϋΐ3§β 
ννίΐΐ Εβ 8Εο\νη ίο ίηίβΓβδίβά νίδίίοΓδ. ΤΕβ ηβββδ83Γγ Γβ- 
βηΐηίίοηδ ϊογ 8ηβΕ νίδίίδ δΕηΙΙ Εβ ΕβίίηβΕ Εγ ίΕβ Εχβ¬ 
οηίίνβ Οοπιπιίίίββ οη ίΕβ Εβδίδ οί 3 ρΓοροββ! Εγ ΙΕβ Ργο- 
]βοί Μπηη^βπιβηί. 

3. Αί ίΕβ βηά οί ίΕβ Ρι·ο)ββί, β3βΕ ρ3Γίγ Εβδ ίΕβ ο- 
ρίίοη ίο ΓβςηίΓβ ίΕβ ΐ’βίηΓη οί βςηίρπιβηί ννΕίοΕ ννβδ οοη- 
ίπΕηίβά \ν38 ογ ίίηηηββιΐ Εγ δηβΕ ρβΓίγ ηηά ίδ ηοί τβ- 
ςηΪΓβ»! ίοΓ ίιιΐ’ίΕβΓ ηδβ ίη ίΕβ δοΐ3Γ Υίΐΐη^β. 

4. ΤΕβ Ρ3Γίίβ8 δΕηΙΙ ηοί Εβ ΙίηΕΙβ Ιογ 3ηγ βίνίΐ Γβ- 
δροηβϊΕΠϊίγ 3ΓΪδίη§ οηί οί ίΕβ βχβουίίοη οί ίΕβ ρΓθ)βοί 
ογ οηί οί ίΕβ δυΕδβηαβηί ορβι·3ίίοη 3ηά ηδβ οί ίΕβ δοΐ3Γ 
νί1ΐ3£β. ΤΕβ ΟτΓββΕ Ρηΐ’ίγ δΕηΙΙ ίηάβπιηίίγ ίΕβ ΟβΓίηηη 
ΡβΓίγ ίΓοηι βηγ βίαίηι 3Πδίη§ οηί οί ίΕβ ορβΓ3ίίοη ηηά 
ηββ οί ίΕβ δοΐ3Γ Υί1ΐ3§β. 

ΑΓίίοΙβ 6 

ΤΕβ 008 Ϊ 8 οί ίΕβ δθΐ3Γ νί1ΐ3 8 β ρΓΟ]6θί δΕπΙΙ Εβ δΕ3Γβ(1 
38 άβίίηβΕ ίη ΑΓίίοΙβ 7, ίη ποοοηίπηοβ ννίίΕ ίΕβ ίο11ο\νίη§ 
ρπηβϊρίβδ : 

1. Οοδί8 οί οοηδίΓηοίίοη 

3) ΤΕβ ΟββΕ οοηίπΕηίίοη δΕπΙΙ ίηοίηάβ ίΕβ οοδίδ, ^Ε- 
ΐοΕ ΟΕΚ ννου1<1 Εηνβ ίο Εβ3Γ ϊογ ίΕβ οοηδίΓηοίίοη οί 
ίΕβ 83Π1β Ενίη^ 3Γ63 οί Εοηδβδ ΟΓ 3ρ31·ίπΐβηί8 3000Γ(ϋη§ 
ίο ίίδ ρΓβδβηί δίηηάηηΐ άβδί^η. ΤΕίδ ηπιοηηΐ Ε38 Εββη 
θ3ΐοηΐ3ίβ<1 ίο Εβ 650 πιίΐΐίοη άΓδ. 3ί ϋ ηίγ 1980 ρΓίοβδ ηηΕ 
ίδ ίο Εβ βδοηΙηίβΟ 300θΓ(1ίη§ ίο ίΕβ ίπσιβδίβΓ οοηδίΓη¬ 
οίίοη ρηοβδ ρηΕΙίβΕβά Εγ ίΕβ ΜίηϊδίΓγ οί ΡηΕΙίο \ΥογΕ 8 
οί ίΕβ Ηβΐίβηίο ΚβρηΕΕο ίο ίΕβ Οηίβ 3ί ινΕίοΕ ίΕβ ίινο 
§Γ0ηρ8 οί λνΟΓΕ ρ3θΕβ§βδ ΓβίβΓΓβΕ ίο ίη ΑΓίίοΙβ 7 ρ3Γ3. 
1 3Γβ οηΐοηΐηίβά. Ιη ηάοίίίίοη, ίΕβ ΟΓββΕ οοηίπΕηίίοη 
δΕηΙΙ ίηοΙηΕβ ίΕβ οοδίδ οί ίΕβ τβηΐ βδίηίβ 3ηά οί οοηηβοίίη§ 
ίΕβ δίίβ ίο ίΕβ Γπηίηδ 3ηά ίΕβ ρηΕΙίο τοβάδ. 

Ε) Αηγ οοδίδ ίηοιίΓΓβά ϊογ ίΕβ ΡΓθ)βοί 38 δρβοίίίβΕ ίη 
ίΕβ 0βί3ί1 Όβδί§η \νΕίοΕ 3Γβ ηοί οονβΓβά Εγ ίΕβ ΟΓββΕ 
οοηίπΕηίίοη ΓβίβΓΓβΟ ίο ίη 3. βΕονβ 3η0 ΛνΕίοΕ 3Γβ, οοη- 
δίάβΓβά ίο Γββηΐί Ιγοπι ίΕβ Γβ8β3ΓθΕ 3η0 Εβνβίορπιβηί 
βΕ3Γ3οίβΓ οί ίΕβ Ρτο)βοί, δΕηΙΙ Εβ δΕηοβι! Εγ ίΕβ ΡηΓίίββ, 
ίΕβ ΟβΓπιβη Ρ3Γίγ οοηίπΕηίίη§ ίχνο-ίΕΪΓοΙβ, ίΕβ ΟΓββΕ 
Ρ3Γίγ οοηίπΕηίίη§ οηβ-ίΕιπΙ. 


ο) λΥΕβη ορρίΌνίη^ ηιοοίίίίοαίίοηΒ ίο ίΕβ ΌβίβίΙ Ρο¬ 
δίτη, ίΕβ ΕχβοηίΪΛ'-β (Γ,οηιιηίίίββ δΐιβίΐ ΟβοίΟβ Εο\ν ίΕβ 
Γβδηΐίίη^ οοδίδ ογ δηνίη^δ δίιηΙΙ Εβ δΕβΓβΕ. Ιη 03δβ ίΕηί 
δηοΕ 3 τηο(1ίίίθ3ίίοη ίδ 03ηδβ(:1 Εγ οηβ οϊ ΙΕβ ί\νο ΡβΓίίβδ 
ογ ΓβςηίΓβΕ Εγ ίίδ οηίΕοπίίβδ, ίΕβ Γβδη1ίίη§ οοδίδ δΕοΙΙ 
Εβ οονβΓβά Εγ ίΕβί ΡβΓίγ. 

ά) ΕηοΕ Ρ3Γίγ δΕβίΙ Εβ3Γ ίΕβ οοβίβ οοηηβοίβΕ ινίίΕ ίηι- 
ροΓί οίηΐίβδ ογ ί3χβ8 οη 3ηγ Ε3Γά-3η(1 δοίίννηΐ’β ρηοΕη^β 
ηβ0βδ83Γγ ίοΐ’ ίΕβ ΡΓθ]βθί 1βΛ Γ ίθ(1 Εν ίίδ Γβδρβοίίνβ 311- 
ίΕοΓίΐίβδ. 

2. Οοδίδ οί ίΕβ Ι11638ΠΓίη§ 3Πΐ1 βΛ^βΙηηίίοη ρΕβδβ. 

3) ΤΕβ Οβπηηη Ρηΐ’ίγ δΕηΙΙ ρηί 3ί ίΕβ οΐίδροδβΐ οί ίΕβ 
ρτο)θοί 3 δηίίηΕΙβ οοτηρηίβΓ, ννΕίΙβ ίΕβ Γβτηβίηίη^ Εηπί- 
\ν3Γβ ηη(I 8οϊίιν3Γβ οοδίδ ϊογ ίηδίβΙΕη^ ίΕβ ηιββδηπης 
3η3 βνηΐηηίίοη δγδίβηι δΕηΙΙ Εβ δΕβΓβά ίινο-ίΕίπΙδ 
Εγ ΙΕβ ΟβΓηιβη ΡηΓίγ, ο.ηβ-ίΕίπΙ Εγ ίΕβ ΟΓββΕ ΡβΓίγ. 

Ε) ΤΕβ οοδίδ ίοΓ ίΕβ ιηβ3δηΓβηιβηί 3ΐι<1 βνηΐηηίίοη 3- 
Οίίνίίίβδ ΪΟΓ 3 ρβΐ’ίοά οί 3ρρΐΌχίπΐ3ίβ1γ ίοηΐ’ γβ3Γ8 δΕηΙΙ 
Εβ δΕηΓβίΙ βηυβίΐγ ΕβΓννββη ίΕβ ΡβΓίίβδ. 

3. ΤΕβ οοδίδ ϊογ ίΕβ ορβΓβίίοη ηηΕ ηββ οί ίΕβ δοΐ3Γ 
νίΠβ^β Εβγοηά ίΕοδβ οονβΓβά Εγ βΕονβ ρ3Γ3. 2Ε 3Γβ ηο 
Ργο)θο 1 οοδίδ. 

ΑΓίίοΙβ 7 

1. Αδ βοοη 38 ίΕβ οοδίδ οί ίΕβ ΡΓθ]βοί οηη Εβ βδίίηιηίβά 
ινίίΕ βηίίίοίβηί βοοηΓηογ, ρΓβίβΓηΕΙγ οη ίΕβ Εβδίβ οί οί- 
ίβΐ’8 βηΕιηίίίβοΙ ίο ίΕβΡΓθ)βοί Μηηη^βηιβηί ηηιί ίο ΟΕΚ, 
ίΕβ Εχβοηίίνβ Οοπηηίίίββ, ίο11ο\νίη§ α ρΓοροδβ! Εγ ίΕβ 
ΡΓθ,]βοί Μηηη^βπιβηί, 3δδί§η ίΕβ ρΓοΐβοί \νοι·Ε ίηίο ίν*Ό 
§Γοηρδ οί \νοΓΕ ραοΕη^βδ. ΤΕβ ίίηηηοίηΐ νοίηηιβ οί ίΕβββ 
ίλνο §Γοηρβ, 38 οηΐοηΐηίβά 3ί ίΕαί ίίηιβ, βΕ&ΙΙ οοΓΓββροηοΙ 
ίο ίΕβ ίίηηηοίβΐ οοηίπΕηίίοη οί ίΕβ ί\νο ΡηΓίίβδ ίη 30- 
οοπίηηοβ ^νίίΕ ίΕβ ρΓίηοίρΙβδ οί ΑΓίίοΙβ 6. Οροη ηρρΓο- 
νηΐ οί ίΕβ ί\νο §Γοηρδ οϊ \νοΓΕ ρηοΕβ^βδ Εγ ίΕβ Εχβου- 
ίίνβ Οοιηιηίίίββ, ίΕβ ίίηηηοίηΐ οΕΕ^ηίίοη οί βηοΕ ΡβΓίγ 
δΕηΙΙ Εβ Γβΐηίβεί οηίγ ίο ίΕβ §Γοηρ οοΓΓββροηάίη^ ίο ίί» 
οοηίπΕηίίοη, βηά βηοΕ ΡβΓίγ δΕηΙΙ οονβο 3ηγ οοδίδ ο- 
νβΓΓηη, ίηοίηάίη^ 3ηγ οηιτβηογ βχοΕηη^β οοδίδ, οοη- 
ηβοίβά \νίίΕ ίΕβ Γβδρβοίίνβ §Γοηρ. Ιη ίΕβ βνβηί ίΕηί 3 
οοηίΓ3θίθΓ ίη ίΕβ οοηηίΓγ οί οηβ ΡηΓίγ άβΐηγδ ίΕβ ρβΓ- 
ίοπηηηοβ οί ίίδ οοηίΓηοί, 38 ηρρΓονβά Εγ ίΕβ Εχβοη¬ 
ίίνβ Οοπιπιίίίββ, 3ηά Εγ ίΕηί οηηδβδ οοβί ίηοΓββδβδ ίο 
ΐνΟΓίί ρ3θΙί3§βδ 38δί§ηβά ίο ίΕβ ΟίΕβΓ Ρ3Γίγ, \νΕίθΕ 3Γβ 
οοηδίάβΓβά δί§ηίίίθ3ηί Εγ ίΕβ Εχβοηίίνβ Οοπιτηίίίββ βηιΐ 
οηηηοί Εβ οονβΓβά Εγ οοηίΓηοίηβΙ οΕ1ί§3ίίοηδ, ίΕβη δηοΕ 
ηάάίίίοηηΐ οοδίδ δΕηΙΙ Εβ οονβΓβά Εγ ίΕβ ίΪΓδί ΡηΓίγ. 

2. δηΕδβςηβηί ιηοοίίίίοηίίοη οί ίΕβδβ ί\νο ^Γοηρδ οί \νο- 
γΕ ρ3ο1ί3§βδ οηη οηίγ ίηΕβ ρΐηοβ Εγ (Ιβοίδίοη οί ίΕβ Εχβ- 
οηίίνβ Οοπιπιίίίββ. 

3. ΕποΕ ΡβΓίγ δΕπΙΙ ρΓονίάβ ίίδ οοηίήΕηίίοη ϊογ ίίδ \ν- 
ογΕ ρποΕβ^β ίη ποοοπίπηοβ ννίίΕ ίΕβ Είηπηοίπΐ Αηηβχ ηηά 
Π13γ ΓβςηΐΓβ ΟΟηίΓΠΟίΟΓδ 03ΓΓγίη§ οηί ρΓθ)βθί \υογΕ ννί- 
ίΕίη ίίδ Γβδρβοίίνβ §Γοηρ ρποΕπ^βδ ίο οοηιρίγ ννίίΕ ίίδ 
δηρροΓί ηιΐβδ 3ηά δίηηάηπΐ ρΓ3θίίοβδ ίη ϊογοθ. 

4. Το βηδπΓβ ηη β3Γΐγ δί3Γί οί ίΕβ ΡΓθ]βοί \υογΕ ίΕβ Ε- 
χβουίίνβ Οοπηηίίίββ πιπγ ηηίΕοπζβ ίΕβ ΡΓθ]βοί Μπ- 
ηπ^βιηβηί ίο βηίβΓ ίηίο οοηίΓηοίυβΙ οΕΕ^ηίίοηδ ηηΕ ηρ- 
ρτονβ ίΕβ Εί(1(1ίη§ Γβςηβδίδ ϊογ ίΕβ §βηβΓ3ΐ οοηίΓ3θί ρποΓ 
ίο ίΕβ (ΙβίβΓπιίηπίίοη οί ίΕβ ίννο §Γθηρδ οί ννοΓΕ ρπ- 
οΕα^βδ. ΤΕβ Γβδη1ίίη§ οοηίΓποίηηΙ οΕ1ί§3ίίοιΐδ δΕπΙΙ Εβ 
ίίηβηοβίΐ οη 3 ρΓονίβίοηπΙ Εηδίδ ηρ ίο ίΕβ άβίβΓηιίηαίίοη 
οί ννοΓΕ ρηοΕη^βδ Εγ ίΕβ ΡβΓίγ ίη ννΕοδβ οοηηίΓγ ίΕβ 
Γβδρβοίίνβ ΟΟηίΓΠΟίΟΓ Ε38 ίίδ 1β§3ΐ 8β3ί. 

5. Ιη ίΕβ βνβηί ίΐιπί οηβ ΡηγΙυ Γβηιπίηδ ίη 3ΓΓ63Γ8 
ίη πιπΕίη^ ίΕβ'ρπγιηβηίδ ΓβηηΐΓβά ηηιΙβΓ ίΕίδ Α§Γββηιβηί 
ίΕηδ 03ηδίη§ 3 (Ιβίβγ ίη ίΕβ βχβοηίίοη οί ίΕβ ΡΓθ)βοί οί 
ίΕΓββ πιοηίΕδ ογ ιηοΐ'β, ίΕβη ίΕπί ΡβΓίγ δΕβΙΙ οονβΓ ίΕβ 
βάϋίίοηβΐ οοβί Γβδη1ίίη§ Ιγοπι βηοΕ Εβίπγ. Ιη πάάίίίοη, 
ίί οηβ ΡηΓίγ Γβπιηίηδ ίη 3ΓΓβ3Γδ Ιογβιχ οοηδβοηίίνβ ιηοηίΕ 
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ΙΙιβ Ρ&Γίίβδ \νί11 βοηβηΐί β&βΟ οίΟβΓ \νϋ.1ι Γβδρββί ίο &ρ- 
ρΓΟρΠδΐβ Γηβ&δΠΓβδ. 

ΑΓίϊβΙβ 8 

1. Αρρϋβ&ίίοηδ, ιη&άβ ΐο ΐΐιβ οοιηρβίβηΐ &ηίΟοηίγ οί 
οηβ Ρ&Γίγ, ίοΓ ρ&ίβηίδ ογ οΙΙιθγ ρΓορπβί&Γγ π§0ίδ Γββυΐ- 
ίϊη£ Ιγοπι &βίίνϊίίβδ β&ΓΓΪβά ουί υηΟβΓ ίΟβ Α§Γββιηβηί, 
δΟ&11 βίβο Οβ πι&άβ ΐο ΐΐιβ οοιηρβΐβηΐ &ηίΟοπίγ οί ΙΟβ 
ΟΐΙΐβΓ Ρ&Γΐγ λνίΐΐΐίη δΠβΟ ρΟΓίοά Οί ίΐπΐθ &8 18 Πβββδδ&Γγ 
ΐο δββΠΓΘ & Γ1§0ί οί ρΓΪΟΓΪΐγ ρθΓ 811 <ΊΠΪ ΪΟ ίΟβ Ρ&ΓΪδ ΑδδΟ- 
οί&ίίοηβ Α§Γββιηβηί ίοΓ ίΟβ ΡΓοΐβοΐίοη οί Ιηάηδίπ&Ι Ργο- 
ρβΓΐν οί 20 Μ&γοΟ 1883. Ρ&ίβηί &ρρ1ίβ&ίϊοηδ ηι&άβ ΐο 
ίΟβ ΕηΓορβ&η Ρ&ίβηί Οίίΐοβ δΟ&11 Οβδίβη&ίβ 1>οΐ1ι ίίιβ 
ΡθοΙβΓβΙ ΚβρηΟΙίο οί Οβπη&ηγ &η(1 ΐίιβ Ηβΐΐοηίο Κβρη- 
Οΐϊο &δ ΐίιβ βοηηίπβδ οί Οβδίίη&ίίοη. 

2. Τίιβ Ρ&Γίίβδ δΟ&11 ββοιίΓβ ίοΓ ίΟβηΐδβΙνβδ &η<1 οίΟβΓ 
ΐίιβ ηοη-βχβΐηδίνβ π§0ί ΐο ηδβ &11 τβδηΐίδ Γ οί ίΟβ ρΓθ]ββί 
ίΓββ οί οΚ&γ§θ, ίη ρ&ΓίίβηΙ&Γ 0.11 ρ&ίβηίδ &η<1 οΐΙιβΓ ρΓΟ- 
ρπβί&Γγ π§0ίδ ΓβίβΓΓβοΙ ΐο ίη ρ&Γ&. 1, ίηβ1α<ϊίη§ ΐίιβ π§1ιΐ 
ίο §Γ&ηΐ δηΟ-Ιίββηδβδ ίθΓ ΐΙΐβΪΓ ο\νη ρΟΓρΟδβδ. 

3. .ΤΟβ Ρ&Γίίβδ &Γ6 βηίίίίβά ίο ρηΟΙϊδΟ Γβροβΐδ καΟιηίΐ- 
ίβΟ Ογ ΐίιβ Ργο)οοϊ Μ&η&§βπιβηΙ &η<1 &ρρΓονβ(1 1>γ ΐίιβ 
Εχββηίίνβ Εοιητηίΐίββ. Τίιβ Ργο)οοϊ Μ&η&^βπιβηί δΟ&11 
ΓβψΗΓβ ίΟβ βΟηίΓ&βίΟΓδ ίο δπΟπίίί ίΟΓ &ρρΓ0ν&1 ΓβρΟΓίδ 
οη ΐίιβ ρΓθ)βοΐ λνΟίβΟ ίίιβγ ϊηίβικί ΐο ρηΟΙϊδΟ. 

4. \ΛΤιβη βχρ1οίίίη§· ρΓθ]βοί Γβδυΐίδ ίη ϊΙιϊγοΙ βοηηίπβδ 
ίη οοορβΓ&ίίοη λνίίΟ οίΟβΓ ρ&ΓίηβΓδ ρΓβίβΓβηοβ δΟ&11 1)β 
§ίνβη ίο δηίί&ΟΙβ ρ&βίηβΓδ ίη ΐίιβ Εοηηίβγ οί ίΐιβ οΐΙιβΓ 
Ρ&Γΐγ. 

5. Αηγ οοηίΐ’&οί βοηοΐαάβά ηηάββ ΐίιβ Α^Γββπιβηί δΟ&11 
ίηοίηάβ ρΓονίδίοηδ δββηπη§ ΐίιβ π§Οίδ δβΐ οηΐ &0ονβ &η0 
βη&01ίη§ ΐίιβ Ρ&Γίίβδ ΐο ίηΐίίΐΐ ίΙιβίΓ ο01ί§&ίίοηδ ΓβίβΓΓβά 
ίο &Οονβ. 

6. Τίιβ Εχββηίίνβ βοπιιηίίίββ πι&γ ίδδηβ §’υί(1β1ίηβ8 
§ονβΓηίη§ ίΟβ ίιηρίβιηβηί&ίϊοη οί ΐΐιίδ Αβίίόΐβ &1&ο ί&1άη§ 
ίηίο &βοοηηί ΐίιβ ηΟπιίηίδίΓ&ΐίνβ ^ηίάβϋηβδ βδί&ΟϋδΟβίΙ 
υη<1βΓ ρ&Γ&. 7.1 οί ΐίιβ &§Γββηιβηί οί 30 ΝόνβιηΟβΓ 1978 
Οβίλνββη ΐίιβ ΡβΟβΓ&Ι ΜίηίδίβΓ ϊογ Κβδβ&ΓβΟ &ηά ΤβοΟηο- 
1ο§γ &ηά ΜίηίδίβΓ ϊογ Εοοπϋη&ίίοη οη δοίβηίίίίβ &η<1 
ΤβοΟηίο&Ι ΟοορβΓ&ίίοη. 

Αβίίοίο 9 

Τίιβ Ρ&Γίίβδ δ0&11 ί&βίΐίί&ίβ ΐίιβ βχβοηίίοη οί ΐίιβ Α§Γββ- 
πιβηΐ &η<1 &8δίδί ΐίιβ ΡΓθ)βοΐ Μ&η&§βιηβηί ίη ο&γ- 
τγίη^ οηΐ ίίδ ΓβδροηδίΟίΙίίγ. 

ΑΓΐίοΙβ 10 

Τΐιίδ Α^Γββιηβηί βΐι&ΐΐ &1δο &ρρ1γ ίο Εβηά ΒβΕίη, ρΐΌ- 
ίάβά ίΐι&ί ΐίιβ Οονβπυηβηί οί ίΗβ ΡβΟβΓ&Ι ΚβρηΟΙίβ 
οί Οβπηαηγ οΐοβδ ηοί ηα&ΐίβ & οοηίΓ&Γγ (ΙβοΙαΓ&ίίοη ίο 
ΐίιβ ΟονβΓηπιβηί οί ΐίιβ Ηβΐίβηΐο Κβρηέΐίο ννίΐΐιίη ΐΙΐΓββ 
ηαοηίΐΐδ οί ΐίιβ άβΐβ οί βηΐτγ ίηίο ϊοΓββ οί ίΐιίδ Α§Γββπιβηί. 

ΑΓίϊβΙβ 11 

1. Τΐιίδ Α§Γββιηβηί δΙιεΟΙ βρρίγ ρΐΌνίδίοηαΙΙγ ϊγοπι ΐίιβ 
(Ι&ΐβ οί ϊΐδ δί§·ηειίηΓβ Ογ ΐίιβ ΐ\νο Ρ&Γΐίβδ, &ηά δΟ&ΙΙ βηίβΓ 
ίηίο ίοΓΟβ (Ιβίίηίΐβΐγ &δ Ιγοπι ΐίιβ οΐαΐβ οί βχβΟ&η^β οί ηο- 
ΐβδ οοηίίπη!η§ ίίδ &ρρΓον&1 Ογ ίΟβ Ρ&Γΐίβδ ίη &οοοΓ(ί&ηοβ 
\νίΐ0 ίΟβΪΓ Γβδρββίίνβ οοηδίίίηίίοη&Ι ρΓοοβΟυτοδ. 

2. ΤΟίδ Α§Γ6βιηβηί δΟ&11 Οβ ΐβΓπιίη&ίβά ηροη οοιηρίβ- 
ΐίοη οί ίΟβ ΡΓθ)ββί, &ί ίΟβ Ι&ίβδί οη 31 ϋβοβπιόΘΓ 1990. 
Ηο\νβνβΓ, β&οΟ ΡαΓίγ ηι&ίηί&ίηδ ίΟβ τί^Οίδ β,οςαίΓβά ηη- 
ΟβΓ ίΟίδ Α§Γββπιβηΐ. 

3. Ιί ίΟβ Α§Γββηιβηί ίδ ΐβΓπιίη&ίβά β&όΟ Ρ&Γΐγ δΟαΙΙ 
Εββρ θτιγ ΓΪ§Οΐδ ηοςηίΓβά ηρ ίο ΐΐι&ΐ ΐίπιβ. 


8ί§ηβ(1 ίη ΑίΟβηδ οη 31δΐ Ιηΐγ 1981 ίη ί\νο οη^ίηαΐδ 
ννΟίοΟ \νί11 οοηΐ&ίη ίΟβ ίβχί οί ίΟίδ ΑγτββηιβηΙ ίη ΐΟβΈη- 
£ΐίδΟ, ΟβΓπι&η &ηά ΟΓββΙί Ι&η^η&^βδ, &11 ΐΟΓββ ίβχΐδ Οβίη§ 
βηιι&ΙΙγ &ηΐΟβηίίβ. Ιη β&8β οί άίνβΓ^βηΐ ίηΐβΓρΓβί&ίίοη 
οί ίΟβ ΟβΓπιβη βηά ΟΓββΙί ίβχΐδ ,ίΟβ Εη^ΙίδΟ ίβχί δΟ&11 
ρΓβν&ίΙ. 

ΜίηίδίβΓ οί Ε&Οοογ οί ίΟβ Ηβΐίβηίβ ΚβρηΟΙίο 
ΜίηίδίβΓ ·\νίίΟοηί ΡοΓίοίοΙίο ΚβδροηδίΟΙβ ίθΓ ΕοοΓάίηη- 
ίίοη οη δβίβηίίίίο &η ά Τββ0ηο1ο§ίο&1 Ροΐί'οίβδ οί ίΟβ 
Ηβΐίβηίο ΚβριιΟΙίο 

Εογ ίΟβ ΡβάβΓ&1 ΜίηίδίβΓ ίθΓ Κβδβ&ΓβΟ &η0 ΤβοΟηο1ο§ν 
οί ίΟβ ΡβΟβΓΕί] ΚβρυΟΙίβ οί ΟβΓπι&ηγ 

ΤβοΟηίο&Ι Αηηβχ ίο ίΟβ 

ΑΟΚΕΕΜΕΝΤ 

Ββί\νββη ίΟβ ΜίηίδίβΓ οί Εοοπίίη&ίίοη &ηά ίΟβ ΜίηίδίβΓ 
οί Ε&Οοογ οί ίΟβ ΗβΠοηίο ΚβρηΟΙίο &η<1 ίΟβ ΡβάβΓ&Ι 
ΜίηίδίβΓ ίοΓ. Κβδβ&ΓοΟ ηηά ΤβοΟηοΙο^γ οί ίΟβ ΡβοΙβΓηΙ 
ΚβρηΟΙίο οϊ. Οβπη&ηγ - ΟβΓβίη&ίίβΓ ΓβίβΓΓβά ίο &δ ίΟβ 
Ρ&Γίίβδ - οή οοορβΓ&ίίοη ίη & άβπιοηδίΓ&ίίοη ρτο^Θοί 
ίοΓ Γ&ίίοη&Ι ηδβ οί βηβΓ§γ &η*1 βηβΓ§γ ηίί1ίζ&ίίοη ίη & 
δβίίΐβπιβηί οί ίΟβ ΟΓββΙί ΙΥοΓίίβΓδ’ Ηοιίδίη^ 0Γ§&ηίδ&- 
ίίοη (ΟΕΚ). 

1. ΟβηβΓ&1 ϋβδί§η οί ίΟβ δοΙ&Γ νί11&§β ΡΓθ]βοί. 

Τίιβ Ργο] βοΐ ηίηΐδ &ί ίΟ'β Γβάηοίίοη οί οίΐ οοηδηηιρΐίοη 
Ογ ηδίη^ &άλ^&ηοβ(1 βηβΓ^γ ίβοΟηο!ο§γ ίη ίΟβ ίίβΐά οί ΟοίΟ 
&ΓθΟίίβοίηΓβ &ηο1 ηοίίνβ βηβΓ§γ δυρρίγ δγδίβπίδ. 

&) ΤΟβ δοΙ&Γ νί11&§β \νί!1 οοηδίδίοί &ρρΓθχίιη&ίβ1γ435 
(1\νβ11ίη§8, Οοηδβδ ογ αρ&Γίιηβηίδ, &ηι! ίη &<1(1ίίίοη οί &η 
βηβΓ§γ οβηίβΓ, & δοΙ&Γ ίηίοπη&ίίοη &ηά οοιηπιηηίίγ οβη- 
Ιθγ, &η<1 \νί!1 Οβ δη0-(1ίνίάβ«1 ίηίο δίχ Γβ§ίοηδ \νίίΟ άίίίβ- 
Γβηί βηβΓ^γ δγδίβπίδ : 

Κβ§ίοη 1 : ΟβηίΓ&Ι Οβ&ί ρπηιρδ &η<1 ηΐίΐίζ&ίίοη δγδ- 
ίβπΐδ ίοΓ -ννηδίβ Οβ&ί οί ϋίβδβΐ βη§ίηβδ; 

Κβ§ίοη 2 : Ι4ί”0 ρ&δδίνβ βηβΓ§γ ηίίΐίζ&ίίοη ΛνίίΟ άίίίβ- 
Γβηί ρ&δδίνβ δγδίβπίδ δηοΟ &δ «άΐΓβοί §&ίη», «πι&δδ δίο- 
Γ&^β \ν&10» ογ «§Γββη Οοηδβ», βηΟ ρΓονίΟβοί \νίίΟ άίίίβ- 
Γβηί δρβοί&Ι (Ιβνίοβδ IίΟβ δηρρΙβηαβηί&Γγ Ο&οΟ-υρ Οβ&- 

ίίη§; 

Κβ§ίοη 3 : δοΙ&Γ &ιγ οοΙΙβοίοΓδ ϊογ Οβ&ίίη§;; 

Κβ^ίοη 4 : ΒβοβηίΓ&ϋζβά &08Ογ0θγ / Οβ&ί ρηιηρ δγ- 
δίβπΐδ ρβΓ 0υί1(1ίη§ ίοβ 0β&ίίη§ &ηά Οοηιβδίίο 0οί \ν&ίβΓ 
δηρρίγ; 

Κβ^ίοη 5 : δο1&Γ \ν&ίβΓ οοΙΙβοίοΓδ ίοΓ 0β&ίίη§ &η0 οΐο- 
πιβδίίο 0οί \ν&ΐθΓ δηρρίγ; δΟοΓί-ίβπη δίθΓ&§β δγδίβπίδ; 

Κβ^ίοη 6 : δοΙ&Γ \ν&ίβΓ οοΙΙβοίοΓδ ίοΓ Οβ&ίίη§ &η<1 άο- 
ιηβδίίο Οοί λν&ίβΓ δηρρίγ; ίηίβΓδβ&δοη&Ι δίθΓ&§β. 

0) ΤΟβ άοηαβδίίο Οοί \ναΐβΓ Οβπι&ηιΐ ίη Κβ§ίοηδ 1, 2 
&η<1 3 ν/ίΠ Οβ οονβΓβά ίο & 1 &γ^ 6 βχίβηί όγ ίη<1ίνί(1η&1 
βοΙ&Γ λν&ίβΓ οοΙΙβοίοΓ δγδίβπίδ. Κβ^ϊοηδ 1 &ηά 4 ννίΐΐ Οβ 
οοηηβοίβΟ Ογ ίΟβπη&Ι &η<1 βίβοίηο βηβΓ^γ ϋηβδ λνίίΟ ίΟβ 
οβηίΓ&1 βηβΓ^γ δί&ίίοη, \ν0ί1β Κβροηδ 2, 3, 5 &η(1 6 λνίΐΐ Οβ 
ίηάβρβηΟβηί \νίίΟ Γβ§&Γά ίο βηβΓ§γ δηρρίγ &η0 βοηδηιη- 
ρίίοη. 

ο) ΤΟβ (ΙίίίβΓβηί Οηίΐάίη^δ &η0 δγδίβπίδ οί ίΟβ δοΙ&Γ 
νί11&§β ν/ίΠ Οβ ρΓονίάβά <1ηπη£ ίΟβ βοηδίΓηβϋοη ρΟ&δβ 
λνίίΟ &η &(1β(|η&ίβ ηυπιΟβΓ οί ηαβ&δηπη^ άβνίοβδ, λνΟίβΟ 
λνίΐΐ Οβ βοηηββίβά λνίίΟ & ββηίΓ&1 βοπιρηίβΓ ίο ρΓονίάβ 
ίΟβ ηβββδδ&Γγ (1&ί& ϊογ ίΟβ πιβ&8ηΓβπΐ6ηί &η(1 βνει1η&ίίοη 
ρΟ&δβ ΓβϊβΓΓβά ίο ίη ΑΓίϊβΙβ 1 ρ&Γ&. 10. 

ά) ΤΟβ &βίίνβ &η(1 ρ&δδίνβ βηβΓ^γ δγδίβπίδ οί ίΟβ νί11&- 
§β λνίΐΐ Οβ χηοηίίΟΓβΟ οΙιπίη§ ΐΟβ ηιβ&8ηΓβπιβηί &ηχ1 βν&- 
Ιυ&ίίοη ρΟ&δβ ϊΟγοπ^Ο & ρΓΟ^Γ&ππηο ίΟ&ί λνϋΐ βοηί&ίη : 

-λγ·1Ι«®«Β8Ι 

Εοΐΐββίίοη οί ίΟβ η&θ&δΠΓβΛ Οαία ίη & υδβίηΐ ϊογπι λνίίΟ 
ίΟβ &ί<1 οί ίΟβ βοπιρπίβΓ. 
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δϊηιηΐβίϊοη οί ίΕβ δνδίβηΐδ Εγ οοπιρηίβΓ οβίουΐβίϊοηδ 
Εβδβά οη ΙΕβ βοίυβί άβδϊ§η βηά οη ίΕβ πιβίβοΓοΙο^ΐοβΙ 
άβίβ. 

ΟοηιρβΓΪδοη 1)θί\νββη ιηββδηΓβά βηά οβίουΐβίβά ίϊ§η- 
Γβ8 νάίίι Γβδρβοί ίο ρβΓίοπηβηοβ 9-ΐκΙ βοοηοηιϊοδ. 

Οοΐΐβοίίοη οη! άοοηηββηίβίϊοη οί ορβΓβίϊοη βχρβπβη- 
οβδ (ΓβΙϊβΕϊΙϊίγ, βνβϊΙβΕϊΙϊίγ, βίο.). 

ΡΓβρβΓβίϊοη οί άοουιηβηίδ οοηίβϊηϊη§ ίΐιβ ίχρβπβηοβ 
89106(1 ίθΓ δβϊβηίϊίϊο 911(1 ΟίίΐβΓ ρΐ1Γρ0368 911(1 111 ΟΓάβΓ ίΟ 
ρΓβρ9Γβ ορίϊπιηπι βηβΓ^γ 9 θβοηηίϊη§ 8γ8ίβπΐ8. 

Ιηνβδίϊ^βίϊοη 9ΐκ1 άοοηιηβηίβίϊοη οί δοοϊοΐο^ϊοβΐ βδ- 
ρβοίδ οί ίΕβ ϊιηρίβπιβηίβίϊοη. 

ΕΙβΕοΓβίϊοη οί ηιΐβδ ογ 8ί9ΐκΐ9Γ(ΐ8 ίο Ιιβ υδβά ϊη βϊπιϊ- 
ΙβΓ ρΓθ)βθί8. 

2. Οβίβϊΐ Οβ8ί§η 9Π(1 ννοΓίί δίβίβπιβηί. 

Τΐιβ Οβίβϊΐ Όβδί^η Ιογ ίΐιβ οοηδίΓοοίϊοη ρΐιβδβ βηά ίΐιβ 
\ΥθΓΐί δίβίβπιβηί ίθΓ ίΐιβ ηιβοδαΓβιηβηί βηά βνβΐηβίϊοη 
ρ1ΐ986 βΐΐβΐΐ 1)6 8βί Οϋί ϊη 8βρ9Γ9ίβ άοουηιβηίδ, νάιϊβΕ 
δΐιοΐΐ Ιιβ Ιιϊηίΐϊη^ οη ΕοίΕ ΡβΓίϊβδ ηροη ίΕβΪΓ αρρΓονβ! 
Εγ ίΐαβ Εχβοηίϊνβ Οοιηιηϊίίββ. 

Ρϊηβηοϊβΐ Αηηβχ ίο ίΐιβ 

ΑΟΚΕΕΜΕΝΤ 

.Ββί\νββη ίΐαβ ΜίηίδίβΓ οί ΟοοΓάϊηβίϊοη 9η<1 ίΐιβ ΜϊηϊδίβΓ 
οί Εα1)θΐΐΓ οί ίΙιβ Ηβΐίβηϊο Ηβρυΐιΐΐο βηά ίΐιβ ΡβάβΓβΙ 
ΜϊηϊδίβΓ ίθΓ ΒβδββΓοΕ 9η4 ΤβοΕηοΙο^γ οί ίΐιβ ΡβάβΓβΙ 
ΚβραΕΙϊβ οί Οβπηβηγ - ΕβΓβϊηβίίβΓ ΓβίβΓΓβά ίο 98 ίΕβ 
ΡβΓίϊβδ - οη οοορβΓ9ίϊοη ϊη 9 (ΙβπιοηδίΓοΙϊοη ρΓΟ]βθί 
ίθΓ Γ9ίΪ0Π9ΐ 1186 ΟΪ βηβΓ£γ βηά 8θ1θΓ βηβΓ§γ ηίϊΐϊζβίϊοη 
ϊη 9 δβίίίβιηβηί οί ίΕβ ΟΓββΙί \ΥθΓΐίβΓ3’ Ηουδϊη§ Ογ§ 9- 
ηΪ89ίίοη (ΟΕΚ). 

1. Αδ βοοη 98 ρο83Ϊ1)1β 9ΪΐβΓ ίΕβ βηϊΓγ ϊηίο ίοΓοβ οί ΙΕβ 
Α^τββηιβηί βηά οη ίΕβ Εβδϊδ οί ίΕβ Οβίβϊΐ Όβδϊ§η, ίΕβ 
ΡΓθ]βοί Μβηβ^βιηβηί δΕβΙΙ ρΓβρβΓβ ίΕβ Ρϊηβηοϊβΐ ΡΙβη 
βηά δυΕηιϊί ϊί ίο ίΕβ Εχβοηίϊνβ Οοηαιηϊίίββ ίθΓ βρρΓΟ- 

νβΐ. 

ΤΕβ Ρϊηβηβϊβΐ ΡΙβη \νϊΙ1 ίηάϊοβίβ ίΕβ Ιβνβΐ οί βχρβηάϊ- 
ίυΓβ οί β9θΕ ρΓΟ]βθί ρΕβδβ ίθΓ β9θΕ ΟβΙβηάβΓ γβ9Γ, οοηι- 
ρπβϊη^ ίΕβ βχρβηάΐίυΓβ ϊογ ΟΕΚ’β §βηβΓβ1 οοηίΓβοί 98 
\νβ11 98 ίθΓ ίΕβ οίΕβΓ οοηίΓ9θίβ ηβοβ889Γγ ίθΓ ίΕβ βχβοη- 
ίϊοη οί ίΕβ ρτο) βοΐ. ννΕβη δηΕππίίϊη^ ίΕβ Ρϊηβηοϊβΐ ΡΙβη 
ίΕβ Ργο]6οΙ Μβηβ^βπιβηί δΕβΙΙ 8ί9ίβ ίΕβ ρΓθ)βοί βδδηπι- 
ρίϊοηβ οη \νΕϊοΕ ΙΕβ Ρϊηβηοϊβΐ ΡΙβη Ϊ8 Εβδβά. 

2. ΤΕβ ΡΓο)ββί Μβηβ^βπιβηί δΕβΙΙ, ηοί ΙβίβΓ ίΕβη ίΕβ 
ίΪΓ8ί οί δβρίβηίΕβΓ οί 69θΕ γβ9Γ 9η(1 Οη ίΕβ Ε9818 οί 
ίΕβ Ρϊηβηοϊβΐ .ΡΙβη, βΪΓβυΙβίβ ίο ίΕβ ΡβΓίϊβδ 9 άΓβίί Βηά- 
§βί ίθΓ ίΕβ ίο11ο\νϊη£ ΟβΙβηάβΓ γβ9Γ. ΤΕβ Εχβοηίϊνβ Οοηι- 
πιϊίίββ δΕβΙΙ 9(1ορί ίΕβ Βηά^βί ΕβίοΓβ ίΕβ Εβ^ϊηηϊη^ οί 
ββοΕ γβ9Γ. ΤΕβ Εχβοηίϊνβ ΟοηιπιϊΙ,Ιββ πΐ9γ 9ί βηγ ίϊιηβ 
ΓβςηΪΓβ ίΕβ Ργο) βοί Μβηβ^οπιβηί ίο ρΓβδβηί 9 Γβνϊδβά 
Εηά^βί ϊί ΛΪΓοηιηδίβηββδ ιηβΕβ ϊί ηβοβ889τγ. Ρογ ίΕβ ρβ- 
ΓΪθ(1 ίΓοηι ίΕβ βηίΓγ ϊηίο ίοΓοβ οί ίΕβ Α^τββπιβηί ίο ίΕβ 
ίΕΪΓίγ-ίΪΓδί οί ϋβοβιηΕβΓ οί ίΕβί γβ9Γ, ίΕβ Εχβοηίϊνβ 
ΟοηβπιϊίΙββ δΕβΙΙ Γηαΐίβ ρΓονϊδϊοηβΙ Εηά§βίβΓγ βΓΓβη§β- 
ηηβηίβ. 

3. ΤΕβ Βικί^βί δΕβΙΙ βοηίβιη: 

9) ΤΕβ Ιηοοηιβ ρβΓί, δΕο\νϊη§ ίΕβ οοηίπΕηίϊοη οί ίΕβ 
Ρβτίϊβδ ϊη 9οοοΓ(ΐ9ηοβ ινϊίΕ ΑΓίϊοΙβδ 6 βηά 7. ΤΕβ (χΓββΕ 
οοηίΓΪΕηίίοη δΕβΙΙ Εβ βχρτβδδβά ϊη ϋΓβοΕιηββ; ίΕβ ΟβΓ- 
ηιβη οοηίΓΪΕηίίοη δΕβΙΙ Εβ βχρΓβδδβά Ει ΏβηίδοΕβ ΜθγΙς. 


Ε) ΤΕβ ΕχρβηάϊίηΓβ ρβΓί, δΕο\νϊη§ ΙΕβ νβΐηβ οί ίΕβ 
οοηίΓβοίδ \νΕϊοΕ 9Γβ ίο Εβ ρΐβοβά άυπη£ ίΕβ γβητ ϊη 
ςυβδίϊοη, 98 \νβ11 98 ρ9γπιβηί8 \νΕϊοΕ 9Γβ θηβ ίο πιοίηΓβ 
ϊη ίΕβί γβ9Γ, ίο Εβ βχρΓβδδβά ϊη ίΕβ Γββρβοίϊνβ οηΓΓβηογ. 

4. ΑρρΓονβΙ οί ίΕβ Αηηυβί Βικί^βί Εγ ίΕβ Εχβοηίϊνβ 
Οοπιππίίββ δΕβΙΙ οοηβίϊίηίβ 9η βηίΕοήίγ ίο ίΕβ ΡΐΌ]βοί 
Μβηβ^βηαβηί, 8υΕ)βοί ίο ΑΓίϊοΙβ 3 οί ίΕβ Α^Γββπιβηί βηά 
ίο βηγ (ΙΪΓβοίίνβδ 9η(1 οοηάϊίϊοηβ βδίβΕΙϊβΕβίΐ Εγ ίΕβ Εχβ- 
οηίϊνβ ΟοπιιηϊΙίββ,Ι 

9) Το οοηοΐυάβ ίΕβ Γββρβοίϊνβ οοηίΓβοίδ βηά 

Ε) Το Γβςηβδί ίΕβ ρβγιηβηί οί οοηίΓΪΕηίΐοηβ, ββ βηίβ- 
Γβά ϊη ΙΕβ βρρΓονβά Βηά^βί, ϊηίο βοοοηηίδ άβΒΪ^ηθίβά 
Εγ ίΕβ ΡβΓίϊβδ. 

5. Ιη οΓάβΓ ίο δβοηΓβ ίϊπιβίγ βνβϊΙβΕϊΙϊίγ οί οοηίπΕη- 
ίϊοηβ ίΕβ ΡβΓίϊβδ, ϊη βηγ 098β βηά ηοί-ννϊίΕδίβηάϊη^ ίΕβΪΓ 
οΕΙϊ^βίϊοη ίο ρΓονϊίΙο βάάϊίϊοηβΐ 9ΐηουηί8 ϊη βοοοΓάβηοβ 
νηίΕ βη βρρΓονβά Βηά^βί, δΕβΙΙ Εβνβ βνβϊΙβΕΙβ ϊη ίΕβ 
άβδϊ^ηβίβά βοοοηηίδ βί Ιβββί ίΕβ ίοΐΐσννϊη^ βοιοηηΐβ : 

1.9.1981 1.1.1982 1.1.1983 1.1.1984 

Οβηηβη οοηίπΕη- 


ίϊοη 

Οτββΐί οοηίΓΪΕηίίοη 

1,2 

0,8 

6,8 

3,0 

(ΜϊηϊδίΓγ οί Οο- 
ΟΓάϊηβίϊοη ΤΕΕΤ) 

50 

100 

60 

20 

(ΜϊηϊδίΓγ οί Εβ- 
ΕοηΓ) ΟΕΚ 

200 

300 

200 

1100 


ΝΟΤΕ : ΤΕΕΤ βηά ΟΕΚ ίϊ§οΓβ8 βΓβ βχρΓβδββά ϊη Μϊο 
ϋΓβοΕηιββ βηά ΒΜΡΤ ίί§ηΓβ8 ϊη Μϊο ϋΜ 

ΤΕβ Εχβοηίϊνβ ΟοηαπιϊΙίββ ίδ βηίϊίίβά ίο δίϊρηίαίβ ίϋβ 
ίϊ§ηΓβδ ίθΓ δυΕδβςηβηί γββΓδ 98 \νβ11 98 ίο υράβίβ ίΕβ 
ίϊ§ηΓβ8 ϊή νϊβνν οί ίβοΕηϊοβΙ βηά βοοηοηαϊο οΕβη§β8. 

6. ΤΕβ ΡβΓίϊβδ δΕβΙΙ ηαβίίβ ρβγιηβηίδ Ιγοπι ίΕβΪΓ άβδϊ- 
§ηβίβά βοοοηηίδ βϊίΕβΓ ίο ίΕβ ΡΓθ]βοί Μβηβ^βηιβηί ογ 
άΪΓβοίΙγ ίο ίΕβ οοηίΓβοίοΓδ, ηροη Γβςυβδί Εγ ίΕβ ΡΓθ)βοί 
Μβηβ^οιηβηί. 

7. ΤΕβ ΡΓθ]βοί Μβηβ^βπιβηί δΕβΙΙ δηΕηιίί βηηηβΐ βο¬ 
οοηηίδ ίο ΙΕβ Εχβοηίϊνβ ΟοπιιηϊίΙββ ηοί ΙβίβΓ ίΕβη 31 
ΜβΓοΕ ίοΐΐοννϊη^ ίΕβ βηά οί ββοΕ γββΓ. 

8. ΤΕβ Εχβοηίϊνβ Οοιηηιϊίίββ βΕβΠ ϊηνϊίβ βηάϊίΟΓδ \νΕο 
πιβγ Εβ ηοιηίηβίβά Εγ ίΕβ ΡβΓίϊβδ ίο οβΓΓγ οηί βη βχίβΓ- 
ηβΐ νβΓΪίίοβίΐοη β ροδίβποπ οί ίΕβ Γβ^ηΐβήίγ οί ΙΕβ ίϊηβη- 
οϊβΐ ορβΓβίϊοη οί ίΕβ ΡΓθ]βοί Μβηβ^βπιβηΙ. 


"Αρθρο δεύτερο. 

1. 'Η γερμανική συνεισφορά εΐτε σέ μετρητά είτε σέ μη¬ 
χανήματα ή υλικά άπαλλάσσεται άπό κάθε φόρο, τέλος, 
δασμό, εισφορά, τόσο αύτή, δέ, όσο και ή άνώνυμη εταιρεία 
πού προβλέπεται στο άρθρο 4 της Συμφωνίας έχουν τά προ¬ 
νόμια καί τις άτέλειες πού άναγνωρίζονται στο Ελληνικό 
Δημόσιο. 

2. Κάθε άλλη λεπτομέρεια γιά την άνοικοδόμηση, τη διοί¬ 
κηση, τη διαχείριση τοϋ οικισμού ((Ηλιακό Χωριό» καί 
την παραχούρηση προνομίων, έκμετάλλευση μισθωμάτων, 
έκχώρηση δικαιωμάτων, μεταβίβαση κατά κυριότητα χώ¬ 
ρων ή κτισμάτων καί την έν γένει λειτουργία του, καθώς 
καί ή ίδρυση τής άνώνυμης έταιρείας «'Ηλιακό Χωριό», 
στήν οποία θά άνατεθεΐ ή διοίκηση καί ή διαχείριση τοϋ Προ¬ 
γράμματος, ρυθμίζονται μέ Προεδρικά Διατάγματα. 
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"Αρθρο τρίτο. 

Επιτρέπεται ό έλεγχος των λογαριασμών καί κάθε <ρύ- 
σεως δαπανών τοϋ έργου μετά 1 την περάτωσή του μέχρι τδ 
άνώτατο δριο τοϋ προϋπολογισμού καί τις νόμιμες προσαυξή¬ 
σεις, κατά παρέκκλιση άπό τις διατάξεις τοϋ Δημόσιου Λο¬ 
γιστικού. 

"Αρθρο τέταρτο. 

$ Τά πρωτόκολλα—πρακτικά πού καταρτίζονται άπό τήν 
Εκτελεστική Επιτροπή τοϋ άρθρου 2 της Συμφωνίας σέ 
εκτέλεση τής Συμφωνίας αυτής έγκρίνονται μέ κοινή πράξη 
τών αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών. 

Άρθρο^πέμπτο. 

'Η ισχύς τοϋ νόμου αύτοΰ αρχίζει άπό τή δημοσίευσή του 
στήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως. 


Π αρβιγγέλλομεν νά δημοσίευσή στήν Εφημερίδα, τής ,Κυ- 
βερνήσεως τό κείμενον τοϋ παρόντος καί νά έκτελεσ·&ή ώς νό¬ 
μος τοϋ Κράτους. 

Ά-δήναι, 21 Δεκεμβρίου 1982 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: 

ΙΩΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΝΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Θεωρήθηκε και τέ&ηκε ή Μεγάλη Σφραγίδα τοϋ Κράτους. 
ΙΑ/δήναΐ, 23 Δεκεμβρίου 1982 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΗΑΓΚΑΚΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ * 

Ή έτήσια συνδρομή της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ή τιμή των φύλλων της πού πωλοΟνταί τμηματικά 
κοΛ τά τέλη δημοσιεύσεων στήν Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίσθηκαν άττό 1 Ίανουαρίου 1981 ώς άκολούθως | 


Α'. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 


1. Γιά τά Τεύχος Α' ... Δραχ. 

2. » » » Β' .. » 

3. » » » ΤΑΠΣ. » 

4. » » » Γ' . » 

5. » » 8 Δ' . » 

6. » 8 » Νομικών Προσώπων Δ.Δ. κ.λπ. 8 

7. 8 » 8 Άν. Είδ. Δικαστηρίου ..<·... 8 

8. 8 > 8 Παράρτημα . 8 

9. 3 8 » Ανωνύμων Εταιρειών κ.λπ. .. 8 

10. 8 3 Δελτίο Εμπορικής καί Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας.. 8 

11. Γιά άλα τά τεύχη καί τό Δ.Ε.Β.Ι. » 

ΟΙ Δήμοι καί οί Κοινότητες τού Κράτους κατα¬ 
βάλλουν τό 1/2 των άνωτέρω συνδρομών. 


*Υπέρ τοΰ Ταμείου ’Αλληλοβοηθείας Προσωπι¬ 
κού τοΰ Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) άνα- 
λογοΰν τά έξης ποσά: 

1. Γιά τό Τεύχος Α' ...Δραχ. 


600 

17.000 


3. 3 » 3 ΤΑΠΣ .. 8 

4. 3 8 3 Γ' . 8 

5. 3 8 8 Δ' . 8 

6. 8 8 8 Νομικών Προσώπων Δ.Δ. κ.λπ. 8 

7. .8 8 3 Άν. Είδ. Δικαστηρίου... 8 

8. 8 8 8 Παράρτημα. 8 

9. 8 8 8 Ανωνύμων Εταιρειών κ.λπ. ... 8 

10. 8 3 Δελτίο Έμπ. καί Βιομ. Ιδιοκτησίας.. 8 

11. Γιά όλα τά τεύχη.... 8 


Β'. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ 

*Η τιμή πωλήσεως κάθε φύλλου, μέχρις 8 σελ., είναι 7 δρχ., άπό 9 ώς 24 σελ. 14 δρχ., άπό 25 ώς 48 σελ. 20 δρχ., άπό 49 ώς 80 σελ. 40 8ρχ. 
άπό 81 σελ. καί άνω ή τιμή πωλήσεως κάθε φύλλου προσαυξάνεται κατά 40 δρχ. άνά 80 σελίδες. 


Γ'. ΤΙΜΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 

*Η τιμή διαθέσεοος στό κοινό τών Ικδιδομένων άπό τό Εθνικό Τυπογραφείο φωτοαντιγράφων τών διαφόρων φύλλων τής Εφημερίδας τής 

Κυβερνήσεως καθορίζεται σέ τρεις (3) δραχμές κατά σελίδα. 

Δ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 


I. Στό τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών 
καί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης : 

Α*. Ανωνύμων Εταιρειών: 

1. Τών καταστατικών . . ..Δρχ. 18.000 

2. Τών άποφάσεων «περί συγχωνεύσεως άνωνύμων 

έταιρειών». 8 18.000 

3. Τών κωδικοποιήσεων τών καταστατικών (ΦΕΚ 

309/67,τ. Β'). . ...δ 9.000 

4. Τών τροποποιήσεων τών καταστατικών. 8 5.000 

5. Τών Ισολογισμών κάθε χ ρήσε ως .. 8 8.000 

6. Τών ύπουργικών άποφάσεων «περί παροχής 

άδείας έπεκτάσεως τών έργασιών Ασφαλιστικών 
Εταιρειών», τών έκθέσεων εκτιμήσεως περιουσιακών 
στοιχείων καί τών άποφάσεων τού Δ.Σ. τού ΕΛΤΑ, 
μέ τίς όποιες έγκρίνονται καί δημοσιεύονται οί κανο¬ 
νισμοί αύτοΰ .. 3 7.000 

7. Τών άποφάσεων «περί έγκαταστάσεως ύποκα- 
ταστήμαπος, διορισμού γενικού πράκτορος καί παρο¬ 
χής πληρεξουσιότητος πρός άντιπροσώπευσιν έν 
Έλλάδι άλλοδαπών Εταιρειών» καί τών άποφάσεων 
«περί μεταβιβάσεως τού χαρτοφυλακίου Ασφαλιστι¬ 
κών Εταιρειών κατά τό άρθρο 59 παρ. 1 τού Ν.Δ, 

400/70» . 8 4.000 

8. Τών άνακοινώσεων γιά κάθε μεταβολή πού γί¬ 
νεται μέ άποφαση Γ.Σ. ή Δ.Σ., τών προσκλήσεων σέ 
γενικές συνελεύσεις, τών κατά τό άρθρο 32 τού Ν. 

3221/24 γνωστοποιήσεων, τών άνακοινώσεων, πού 
προβλέπονται άπό τό άρθρο 59 παρ. 3 τοΰ Ν.Δ. 400/ 

1970 «περί Άλλοδαπών Ασφαλιστικών Εταιρειών», 
τών άπαφάσεων τού Διοικητικού Συμβουλίου τού 
ΕΛΤΑ, πού άναφέρονται σέ προσωρινές διατάξεις καί 
τών άποφάσεων τού Ύπ. Συγκοινωνιών διά τούς 

ΗΛΠΑΠ - ΗΣΑΠ - ΟΣΕ. 8 2.000 

9. Τών συνοπτικών μηνιαίων καταστάσεων τών 

Τραπεζικών Εταιρειών... 8 2.000 


10. Τών άποφάσεων τής έπιτροπής τοΰ Χρηματι¬ 
στηρίου «περί είσαγωγής χρεωγράφων είς τό χρή- 
ματιστήριον πρός διοστραγμάτευσιν, συμφώνως προς 

τά διατάξεις τού άρθρου 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/1967 Δρχ. 2.000 

11. Τών άποφάσεων τής έπιτροπής κεφαλαιαγο¬ 
ράς «περί διαγραφής χρεωγράφων έκ τού χρηματι¬ 
στηρίου, συμφωνως πρός τας διατάξεις τοΰ άρθρου 2 

παρ. 4 Α.Ν. 148/67» . 8 2.000 

12. Τών άποφάσεων «περί έγκρίσεως τιμολογίων 

τών Ασφαλιστικών Εταιρειών».... 8 2.000 

Β'. Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης: 

,1. Τών καταστατικών ...Δρχ. 2.000 

2. Τών κωδικοποιήσεων τών καταστατικών ... » 2.000 

3. Τών Ισολογισμών κάθε χρήσεως. 8 2.500 

4. Τών έκθέσεων έκτιμήσεως περιουσιακών στοι¬ 
χείων . 8 2.000 

5. Τών τροποποιήσεων τών κατ α στ α τικών (γιά 

κάθε συμβολαιογραφική πράξη). 8 800 

6. Τών άνακοινώσεων μέ συμβολαιογραφική πράξη 8 800 

7. Τών άνακοινώσεων μέ άπόφαση τής Γ.Σ. ... » 600 

8. Τών προσκλήσεων σέ γενικές συνελεύσεις .... 8 600 

Γ', 'Αλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών - 

'Αλληλασφαλιστιχών Ταμείων καί 
Φιλανθρωπικών Σωματείων: 

1. Τών υπουργικών άποφάσεων «περί χορηγήσεως 

άδείας λειτουργίας ’Αλληλασφαλιστικών Συνεταιρι¬ 
σμών - Άλληλασφαλιστικών Ταμείων» . Δρχ. 2.000 

2. Τών Ισολογισμών τών άνωτέρω Συνεταιρισμών, 

Ταμείων καί Σωματείων.... 8 2.500 

Δ'. Τών δικαστικών πράξεων*.Δρχ. 800 

II. Στό Τέταρτο τεύχος: 

Τών δικαστικών πράξεων γιά παρακατάθεση άπο- 
ζημιώσεως. 8 800 


Ε'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ-ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ. 

1. ΟΙ συνδρομές τού έσωτερικοϋ καί τά τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται στά Δημόσια Ταμεία έναντι άποδεικηκοΰ είσπράξεως, 
τό όποιο φροντίζει ό ένδιαφερόμενος νά τό στείλει στό Εθνικό Τυπογραφείο. 

2. ΟΙ συνδρομές τοΰ έξωτερικοΰ είναι δυνατό νά στέλνονται καί σέ άνάλογο συνάλλαγμα μέέπιταγή έπ’όνόματι τού Διευθυντή Διαχει- 
ρίσεως τού Εθνικού Τυπογραφείου. 

3. Τό ύπέρ ιού ΤΑΠΕΤ ποσοστά έττί τών άνωτέρω συνδρομών καί τελών δημοσιεύσεων καταβάλλεται ώς έξης: 

α) στήν Αθήνα: στό Ταμείο τού ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα Εθνικού Τυπογραφείου), 

β) στίς ύπόλοιπες πόλεις τού Κράτους: στά Δημόσια Ταμεία καί άποδίδεται στό ΤΑΠΕΤ σύμφωνα μέ τίς 192378/3639/1947 (ΚΟΝΕΟ 
185) καί 178048/5321/31.7.65 (ΚΟΝΕΟ 139) έγκύκλιες διαταγές τού Γ.Λ.Κ. „ , , , , , , Λ1 .. 

γ) στίς περιπτώσεις συνδρομών έξωτερικοΰ: όταν ή άποστολή τους γίνεται μέ έππαγές μαζί μ* αυτές στέλνεται καί τό υπέρ του ΤΑΠΕΤ 
■ποσοστό. 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 








































